PANSTWOWY PLAN 
INWESTYCYJNY 


NA ROK 1948 


WOJEWODZTWO 
GDANSKIE 


CENTRALNY URZAD PLANOWANIA 


PANSTWOWY PLAN 
INWESTYCYJNY 


NA ROK 1948 


WOJEWÓDZTWO 
GDANSKIE 


CENTRALNY URZĄD PLANOWANIA 


b 


5 Bięshy πα, Płanowa ειδα. Buco 
96. 8 Κ. 


| PWZG Warszawa, Tamka 3. Zam. 3961. 1000 .11. 48. 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 
Zestawienie zbiorcze 


—— — 
στα) Sime | reem 
š ΠΝ. Wi μις κου NY a) bankowy 4) . 
ὃ w tysiacach złotych 
ες. | 
CR ER 5411726 5249993 | 4896154 | 15527873 
1 Prezydent R. P. i Rada Państwowa | 3 000 og | F SA 
4 Prezydium Rady Ministrów . . ! 812 500 9100 150 ο 
7 Ministerstwo Administracji Publicznej  . . 990 = 11 000 | ad 
8 = Ziem Odzyskanych D tz 13 350 293 000 A 
10 A Sprawiedliwości 4 890 A š . 
11 y Skarbu s: ΠΠ a M 
12 R: Przemysłu i Handlu . 10 287 1 581 938 RS 1675 379 
13 s Aprowizacji pE 29 000 ' 29 000 
κ » Komunikacii 638 295 786 150 60009 | 1484445 
15 = Rolnictwa i Reform Rolnych Rz 447 237 193650 11528162 
16 A _ Oświaty 97 095 | A „A 97 095 
w » ο 15.050 13827 28 720 58 497 
ΤΣ. + Pracy i Opieki Spoelcznej νὸν μι. 15 289 59711 
x. 5 Ον μην ον ο 50 000 210 107 
20 5 Zdrowia Ta Sabi x i. 109 989 
ra ” ΤΝ 944780 | 804057 341229 | 2090096 
5 š Zeglugi 2601028 | 842137 | 3916275] 7359440 
23 5 ο Wa 33915 22333 30 731 86 979 
F , Ττ͵τἈ M 171 459 90 241 261 700 
25 lzby Przemysłowo-Handlowe i Izby Rzemieślni- 
Ch 9 000 59618 43 885 112 503 


*) dla części 4, 16, 17, 18, 20, 21 — „i środki UNRRA:. 


*x) dla części 12 — „Środki systemu fina nsowego i kredyty bankowe”. 


Us 


Dział 
Rozdział | 
Paragraf 
Bozycja Ó 


τς 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


Określenie inwestora lub inwestycyj 


Prezydent R.P. 

Obiekty różne 

Renowacje 

Część 4. Prezydium Rady Ministrów 

Polskie Radio 

Urządzenia nadzorcze 

Renowacje 

Radiostacja w Gdańsku 

Inne radiostacje 

Urządzenia elektryczne 

Nowe inwestycje 

Rozgłośnia w Gdańsku 

Radiofonia przewodowa 

Nowe inwestycje 

Radiofonizacja ogólna 3 - : ć Ë 
Radiofonizacja szkót A 
Część 7. Min. Administracji Publicznej . 
Straże pożarne 

Część 8. Ministerstwo Ziem Odzyskanych 


Pomoc w zagospodarowaniu Ziem Odzyska- 
nych s: ; : A ; ' 2 


Pomoc dla ludności wiejskiej . 

Pomoc dla osadników indywidualnych 
Pomoc dla celów akcji zbiorowych 
Ziarno siewne 

Pomoc dla ludności miejskiej 

Pomoc dla osadników indywidualnych 
Pomoc dla ceiów akcji zbiorowych 
Pożarnictwo 

Część 10. Ministerstwo Sprawiedliwości . 
Wyposażenie gmachów sądowych 
Wyposażenie gmachu sądów w Gdańsku 


Część 11. Ministerstwo Skarbu 3 7 b 


Kredyt Środki 


skarbowy *) bankowy **) 


Ogółem 5 
Czes6 1. Prezydent i Rada Pañstwa . = 


własne 


Razem 


w tysiącach złotych 


5411226 | 5216993 4 899 154 


3 000 一 一 
3000 | 
3000 | — 
3000. 
500 9 100 150 
500 9100 150 
2100 150 
2100 150 
2100 
| 150 
— 1 000 
1 000 — 
| 1 000 — 
500 | 6 000 一 
500, 6000]  - 
- | 6000 一 
500 一 一 
990 一 11 000 
990 | — 11 000 
15.350 293 000 — 
15 000 | 293 000 - 
15 000 | 280 600 一 
-- 104 000 
15 000 | 33 600 
一 143 000 
| 12 400 = 
— 2475 
- 9 925 一 
350 一 
4890 == 
4 890 一 一 
4890 一 一 
= = 31 100 


*) dla części 4, 16, 17, 18, 20, 21 — „i środki UNRRA“. 
+*+) dla części 12 — „środki systemu finansowego i kredyty bankowe)). 


500 
11 990 
11 990 


308 350 


308 000 
295 600 
104 000 
48 600 
143 000 
12 400 
2 475 
9925 
350 

4 890 

4 890 

4 890 


31 800 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


WA ys | Sro UCAR E” ον U GPNAJT NN" τ 


Š +3. Jurata — Willa Prezydenta RP. 


Poz. ο. Wymiana nadajnika 1 Kw. 


Poz. 5. Renowacja maszyn i urządzeń radiostacji w Gdańsku 


Poz. 5. Rozbudowa urządzeń elektrycznych. 


(de db Rozbudowa urządzeń. 


Rozdział 
Paragraf 


pas 


2 
9 
4 
2 
Sg 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
! 2 
| 
2! 
1 
1 
3 


Pozycja 
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WOJEWÓDZTWO 


Określenie inwestora lub inwestycyj 


Państwowy Monopol! Spirytusowy 


Zakłady gorzelniczo-rektyfikacyjne 


Starogard 
Odbudowa 
Rektyfikacje 
Gdańsk . 
Renowacje 
Lębork 
Odbudowa 


Państwowy Monopol Zapałczany 


Zakłady 


Fabryka w Gdańsku . 


Część 12. Ministerstwo Przemysłu i Handlu 


Centralny Zarząd Energetyki 


Inwestycje 
Inwestycje krajowe 


A. Hlektroenergetyka 


Zjednoczenie Energetyczne 


` skiego — Gdańsk 


Zjednoczenie Energetyczne 
skiego 2 4 5 


C. Gazownictwo . 


Zjednoczenie Energetyczne 
skiego — Gdańsk 


Zjednoczenie Energetyczne 
skiego z A ἢ : 


D. Elektryfikacja wsi 


Zjednoczenie Energetyczne 
skiego — Gdańsk ' 


Inwestycje z importu . 


Okręgu 


Okręgu 


Okręgu 


Okręgu 


Okręgu 


Pomor- 


Mazur- 


Ῥοιιον- 


Mazir- 


Pomor- 


Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego 


Inwestycje 


Inwestycje krajowe 


Centrala Zbytu Produktów P. W. 


Centralny Zarząd P. W. 


Centralny Zarząd Przemysłu Paliw Płynnych 


Inwestycje 


GDANSKIE 


Kredyt 


skarbowy | bankowy 


Srodki 
własne 


10 287 1 581938 
552.019 
3523015 
432 919 


351 519 


= | 346 019 : 


= 5 500 


22 000 


== 19 900 


— 2 100 


= 59 400 


= 59 400 
120 000 

= 246 821 
246 821 

= 246 821 
238 639 

Ξ 8 182 
3173 


5103 


一 


w tysiącach złotych 


21 500 


20 000 ` 


20 000 
20 000 
1 500 
1 000 
1 000 


500 
500 


10 300 
10 300 


10 300 


83 154 
83 154 
83 154 


83 154 


21 500 


20 000 
20 000 
20 000 
1 500 
1 000 


1 000 


I 675 378 
636 073 
636 073 
516 073 


351 519 


346 019 


5 500 
27 767 


25 667 


2 100 
136 787 


136 787 
120 000 
246 82] 
246 821 
246 821 
238 639 

8 182 

BYE 


S 173 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


Poz. 1. Budowa (II etap) magazynu spirytusu z instalacjami. 


Poz. 1. Remont instalacji. 


Poz. 1. [Instalacja maszyn. 


5 4. Dyrekcja PMT . : : 5 5 : š " > NJ” š : : 3 5400 tys. zł 
Zakup wiertarki kolumnowej i ostrzałki f - 3 : 3 š š ; A 9001», t i 
Przebudowa kotla na miał i odpadki . 3 a : ς : F ç š 2000, .1 Ὃν 


Renowacja dachu nad kotłownią 一 200 m? : Ą ὅ 2 : s: A Š 2 000 


Rozdział 
Paragraf 
Pozycja 


Dział 
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WOJEWÓDZTWO GDANSKIE 


Określenie inwestora lub inwestycy) 


Inwestycje krajowe 


Centrala Produktów a yh A Głó- 
wny — Warszawa 


Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego 
Inwestycje 

Inwestycje krajowe 

Zjednoczenie Przemysłu Nawozów Sztucznych 
Zjednoczenie Przemysłu Gazów Technicznych 
Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego . 


Zjednoczenie Przemysłu Koksochemicznego . 
Inwestycje z importu . 


Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego 


Inwestycje 
Inwestycje krajowe 
Centrala Złomu 


Inwestycje z importu . 


Centralny Zarząd Przemysłu Metalowego 
Inwestycje 
Inwestycje krajowe 


Zjednoczenie Przemysłu PP WANE AR 一 
Grupa Obrabiarek X 


Zjednoczenie Przemysłu RP RRC rw 一 
Grupa Precyzyjno-Optyczna . A 


Zjednoczenie Przemysłu Taboru i Sprzętu 
Kolejowego : ' 了 
Zjednoczenie Przemusłu Maszynowego 


Zjednoczenie 


Przemysłu Odlewniczego — 
Kraków A 4 N A 2 


Zjednoczenie oan u e ων z Blachy 
— Kielce ć š a 


Zjednoczenie Polskich Fabryk Drutu, Gwozdzi 
i Wyrobów z Drutu — Bytom $ 


Inwestycje z importu . 


Centralny: Zarząd Przemysłu Mineralnego 


Ińwestycje 


| Srodki 


‘skarbowy | bankowy | 


własne 


| 


Ww tysiącach zło złotycha κ΄ 


| 


5 26; 


51173 


- 110617 
110617 
101 905 
31 273 

2 257 


3 720 


3 720 
1 750 
1 750 
1 970 
319 779 
319 779 


104 166 
8 935 
5 830 


12 790 
56 430 
3 762 


12 697 


| 3 722 

| 

| 215613 
53 082 
33 082 


5.193 


3173 


110617 
110617 
101 905 
31 273 

2 257 


42 323 


. 26 052 


8 712 


3 720 


3 720 
1 750 
1 750 
1 970 
319 779 
319 779 
104 166 


8 935 


5 830 


12 790 
56 430 


3 762 


12 697 


3 722 


215613 


53 082 
53 082 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


W Y S Z C Z E G Ô L N i E N I E 

Poz. 7. Oddział Gdańsk Lądowy 

Poz. 2. Przemysł Chemiczny — Gdańsk. 

Poz. 3. Fabryka Tlenu i Acetylenu — Gdańsk—Oliwa 

Poz. 6. „Polpharina* — Starogard. 

Poz. 7. Zakłady Chemiczne „Starogard“ . š ᾿ b š ν é e : š 22 512 νς. zt 
Destylarnia Smoły „Orunia* 一 Gdańsk. 

Poz. 1. Gdańska Fabryka Obrabiarek — Gdańsk. 

Poz. 2. Państwowa Fabryka Gazomierzy — Tczew. 

Poz. 4. Fabryka Konstrukcji — Elbląg. 

Poz. 6. Fabryka Ciężkich Maszyn i Turbin — Elbląg. 

Poz. 10. Państwowa Fabryka Aparatów i Kotłów — Gdańsk. 

Poz. 13. Fabryka Wyrobów Metalowych — Elbląg . : 5 . ° 2351 
Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Daimon“ 一 Gdańsk 4 A : ? š A 10 346 

Poz. 16. Pomorska Fabryka Lin — Gdańsk. 


Dział 
Rozdział 


Paragraf 


= 


Pozycja 


WOJEWÓDZTWO GDANSKIE 


Kredyt 


Określenie inwestora lub inwestycyj 


skarbowy | bankowy 


Inwestycje krajowe . : 5 ; ; > 
Zjednoczone Fabryki Cementu — Sosnowiec 
Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego 
lnwestycje 

Inwestycje krajowe 

Dyrekcja Przemysłu Wełnianego 

Dyrekcja Roszarni Lnu i Konopi 


Centralny Zarząd Przemysłu Skórzanego 

Inwestycje . ; : ć ś 4 ° z 

Inwestycje krajowe ` ς f a : P 

Pomorskie Zaktady Garbarskie w Bydgoszczy 

Centralny Zarzad Przemystu Papierniczego . 

Inwestycje 

Inwestycje krajowe 

Dyrekcja Przetworów Papierniczych 

Centralny Zarząd Przemysłu Drzewnego 

Inwestycje . ' ; A ὶ N ' ; 

Inwestycje krajowe 

Zjednoczenie Okregu Pomorskiego 一 Sopoty 

Centralny Zarząd Państwoweg. Przemysiu 
Spożywczego . g : : : L Ξ 

Inwestycje 

Inwestycje krajowe 


Pañstwowe Zjednoczenie Przemystu Drozdzo- 
wego ; ç 4 p 2 


Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Olejar- 
skiego N š : y ; > 


Inwestycje z importu . 


Centralny Zarząd Państwowego Przemysłu 
Konserwowego : - r ; a 


Inwestycje A 
Inwestycje krajowe 


Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Rybuego 


15 048 
15 048 
15 048 


15 048 


80 794 
80 794 


77 027 


1 223 


75 804 


3 767 


148 667 
148 667 
80 920 


60 192 


Środki 
własne 


w tysiącach złotych 


Razem 


15 048 
15 048 
15 048 
15 048 


80 794 
80 794 
77 027 


1 223 


75 804 


3 167 


148 667 
148 667 
80 920 


60 192 
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WOJEWÓDZTWO GDANSKIE 


WAY ¿US κα, GQ Zl E ` G AOMEN συ AN © 
Poz. 1. Fabryka Portland Cementu „Wejherowo“. 
Poz. 2. Maszyny włókiennicze według rozdzielnika. 
Ñ . 
Poz. 7. Obrabiarki dla warsztatów reparacyjnych. 


Państwowa Fabryka Mebli i Krzeseł — Gościcino } 3 ; z ; ` 8465 , . 
Poz. 2. Państwowe Zakłady Przemysłowo-Rolne 一 Maszewo, powiat Lębork. 
Poz. 3. Portowe Zakłady Przemysłu Tłuszczowego i Olejarskiego „Union* w Gdyni ; 53 044 
Portowe Zakłady Przemysłu Tłuszczowego i Olejarskiego „Amada* w Gdańsku . 3 668 
Portowe Zakłady Przemysłu Tłuszczowego i O!cjarskiego „Żuławy* — Nowy 


Dwór . ` : 5 ° 8 ° 9 : 5 : Ρ à : ' . 14390 „w 
Portowe Zakłady Przemysłu Tłuszczowego iOlejarskiego „Oleo“ w Gdańsku 4702 


» 5» 


” ” 


s ” 


Poz. 1. Państwowa Przetwórnia Rybna Nr. 39 „Zjednoczenie* w Gdyni } ' 28 795 
Państwowa Przetwórnia Rybna Nr. 31 w Gedanie — Gdańsk . à ' 36 397 


” » 


” ” 


l 
Poz. 9. Fabryka Materiałów Biurowych w Gdańsku (Peilikan' 
Poz. 1. Państwowa Fabryka Parkietów i Mechaniczna Stolarnia 一 Gdańsk—Wrzeszcz . 6583 tys zł 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


κ < Kredyt Srodki 
“5 | E x Ë | 8 Okrešlenie inwestora lub inwestycyj | własne £ 
E | Ë | 5 | R TED | bankowy 
euk p w tysiącach złotych 
|| | 
| 
2 Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Chłodni- 
i czego : 972 8 972 
| 5 Przemysł Mięsny 2351; 2 351 
4 Przemysł Owocowo-Warzywny 9 405 9 405 
2 | Inwestycje z importu . 67 747 67 747 
16 Centralny Zarząd Państwowego πμ 
Fermentacyjnego r á 一 6280 = 6 280 
1 Inwestycje - 6 280 = 6 280 
EA Inwestycje krajowe 一 2 821 2821 
| |1 Oddział w Bydgoszczy 一 2 821 2 821 
| zaj Inwestycje z importu . 一 | 3 459 3 459 
17 Przemysł miejscowy 一 6 796 > 6 796 
| 1 Inwestycje 一 6 796 = 6 796 
| 1 Inwestycje krajowe 一 6 796 = 6 796 
| | 12| Dyrekcja Przemysłu Miejscowego — Gdańsk 6 796 6 796 
i | 
| 
RER x 
| 
18 | Przedsiębiorstwa i instytucje podległe Mini- | 
| sterstwu Przemysłu i Handlu 4 10 287 10 287 
| 7 Glowny Urzad Miar . 10 287 -- T 10 287 
| | 1 | Inwestycje 10 287 = SĘ 10 287 
| 1 Inwestycje krajowe 6 421 一 6 421 
| 2 Inwestycje z importu . 3 866 一 = 3 866 
19 | | Obrót produktami zwierzęcymi = 10 700 = 10 700 
1 Inwestycje = 10 700 = 10 700 
jl Inwestycje krajowe 一 10 700 = 10 700 
| | 1| „Bacutil* 一 4 200 4200 
| 4} Centrala Rybna = 6 500 r 6 500 
| 
21 Centrala Handlowa i Centrala Zbytu 14100 14 100 
1 | Państwowa Centrala Handlowa = 6 000 6 C09 
| μπι Inwestycje 一 6 000 == 6 000 
| 1 Inwestycje krajowe 6 000 zę 6 000 
k | Centrala Handlowa Przemysłu Metalowego . ο 8 100 τα δ100 
| 1 Inwestycje -i 8 100 = 8100 
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WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


W PY. S Z ο Z E G Ó L N I E N I E 
Poz. 2. Chłodnia w Gdyni 
Poz. 3. Państwowa Przetwórnia Mięsna i Bekoniarnia Nr. 40 w Gdyni — Chylonii. 
Poz. 4. Państwowa Pszetwórnia Owocowo-Warzywna Nr. 33 „Dagonia* — Gdańsk. 
Poz. 1. Państwowe Browary w Elblągu. 


Państwowa Stolarnia Mechaniczna Nr. 2 Gdańsk — Wrzeszcz . : É : : 543; δν ο 
Pañstwowa Stolarnia Mechaniczna Nr. 6 Sopot E A P A : - : 3964 ΤΉ 
Państwowa Wytwórnia Skrzyń „Warta* — Sopot š ; 2 3 P km 
Państwowa Fabryka Maszyn i Odlewnia Nr. 1 Gdańsk — Wrzeszcz ; ° a 410 5, .. 
Państwowa Fabryka Wyrobów Metalowych Nr. 2 — Gdańsk . 3 ' J : Żal 5 τμ 
Państwowa Fabryka Wyrobów Metalowych Nr. 1 — Rumia — ος s : 5 944 P. κ; 
Pañstwowa Fabryka Obróbki Drzewa Nr. 1 Reda ¿ 2 : : Ξ 167659 „FO 


Poz. 1. Zakłady utylizacyjne : . N ¿ : 5 8 a Ξ ç š 6 š 2:700P wa 
Szlamiarnie : š $ š 2 N 3 Ξ 2 z z Ξ Š P 1500 „0 = 


Poz. 4. Chłodnie: Elbląg 5 : ° F d š z : 5 A : : N À 3000 , 


Poz. 12. Państwowa Stolarnia Mechaniczna Nr. 2 Gdańsk — Letniewo . i 8 . : 716 tys. zł 4 
Wędzarnie: Sopoty . ς : 7 Ε 5 á š : : : c ; ᾿ 3500 


| Dział 


| Rozdział 


| Paragraf 


t 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


Określenie inwestora lub inwestycyj 


Inwestycje krajowe 
Część 13. Ministerstwo Aprowizacji . 
Magazyny i elewatory 


"Odbudowa 


Część 14. Ministerstwo Komunikacji 
Koleje normalnotorowe 


Rozbudowa i uzupełnienie UR: na kole- 
jach istniejących 9 > $ 


Rozbudowa i przebudowa linii . 

Inne węzły i stacje 

Uzupełnienie i przebudowa podtorza, mostów, 
przepustów i tuneli . : 5 A a 

Budynki stacyjne i inne urządzenia dla ruchu 


Odbudowa zniszczonych budynków i urzą- 
dzeń kolejowych - : 5 2 


Odbudowa torów 
Odbudowa mostów 


Odbudowa budynków i urządzeń kolejowych 
Odbudowa warsztatów głównych 
Odbudowa urządzeń elektrotechnicznych 
Urządzenie bezpieczeństwa ruchu 
Urządzenia teletechniczne . 

Urządzenia silnych prądów 

Urządzenia mechaniczne 

Warsztaty 

Parowozownie 

Stacje wodne 

Urządzenia mechaniczne motowozowni 
Sprzęt przeciwpożarowy 


Sprzęt do czyszczenia, ο oświetle- 


nia i ogrzewania wagonów 


Sprzęt dla pokojów noclegowych 


| 
| 
z 


SEA 
Kredyt 
skarbowy | bankowy 


' 
Środki 
własne 


638 295 


8 100 
29 000 
29 000 


29 000 


736 156 


711 850 


144 300 
50 000 


53 500 


14 000 


26 800 


302 750 


50 000 


130 400 


62 350 
60 000 
136 000 
95 000 
60 000 
31 000 
77 800 
19 900 
28 000 
7 900 
16 000 


1 100 


+ 200 


700 


—.. ........................... NĄ 
—  .............. U U 


60 000 


w tysiacach złotych ` 


5 100 


29 000 
29 000 


29 000 


144 300 
50 000 


53 500 


14 000 


26 800 


302 750 


50 000 


130 400 


62 350 
60 000 
186 000 
95 000 
60 000 


31 000 


19 900 
28 000 

7 900 
16 000 


1 100 


+ 200 


700 
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WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


μη, Elbląg 一 w porcie pojemn. 12000 t. 14500 tys. zł 
Elbląg 一 dojazd pojemn. 5000 t. . ë : 5 À Ë ; 4 3 8:1000 „455 
Elbląg pojemn. 5000 t. 5 : a : : 2 η a : s κ. A GRU pom 


Pelplin pojemn. 2000 t. . 8 ë i : ο : ç 3 45004393 
5 ο Budowa drugiego toru Gdynia 一 Chylonia 
$ 4. Budowa torów w porcie Gdyni i dla postojupociągów na osobowej stacji Gdynia oraz przebudowa 


torów na stacji Gdańsk — Wrzeszcz, 


Ὁ Βµ Budowa wiaduktu w wešle Tczewskim. 


$ 6. Budowa budynku stacyjnego w Tczewie oraz zasieków węglowych i nowej studni w Gdyni. 


N 


$ 1. Odbudowa 2-go toru na linii Prabuty — Malbork (24 km.) i odbudowa torów na linii Malbork — 
Myślice (10 km.) 


8 2 Odbudowa mostu przez Wisłę w Tczewie i pod Grudziądzem i mostów małych na linii Nowa 
Wieś — Wielka — Gdynia. 


$ 4. Odbudowa dworca w Gdyni. 


$ 5. Odbudowa warsztatów w Trojanowie. 


WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE 


| € š ΙΙ, τπτ τι z Ἔ τος i ων Razem 
Ξ š | Ë | > Określenie inwestora lub inwestycyj Erewan πα ας własne 
A č ἃ | ὅν ΠΠ w tysiącach zlotycn 
| 
2 Koleje wąskotorowe . 2 z == 40 300 一 40 300 
1 Budowa 2 : o° 5 : Β : = 40 300 i 40 300 
1 Budowa nowych linii . 3 7 ° 4 = 18 500 - 18 500 
3i Odbudowa torów ; 5 e 2 ° = | 10 200 10 200 
4 Odbudowa mostów . 3 4 š k = 11 600 11 600 
3 Drogi kolowe TB t Y PIĄ: 408 150 一 408 150 
l Budowa dróg i mostów: . 5 ; : 408150 | = 408 150 
1 Przebudowa dróg na nawierzchnie ulepszone 117 550 - - 117 550 
2 Odbudowa dróg . ; n 3 š s 108 600 108 600 
| 5 Budowa mostów na drogach POR OWADA 
| i wojewódzkich : š p ! 1 182 000 一 = , 182 000 
4 pa; Drogi wodne N : ! ; A 142 445 P — 142 445 
1 Odbudowy i rozbudowa 51375 = = 51 375 
| | ię Rzeki żeglowne 34 825 34 825 
| 
| 3 Sztuczne drogi wodne 9400 = 9 400 
Nye 7 150 z 
| I Porty i zimowiska 7150 
M 2 | Sprzęt pływający 91 070 = == 91 070 
| |i Budowa i remont jednostek 91 070 91 070 
| 
zal Lotnictwo cywilne U | 12 000 84 700 
1 Popieranie rozwoju lotnictwa . 3 700 | w T 3 700 
| 1 Wyposażenie szkół i ośrodków lotniczych 400 | E 400 
| 2 Prototypy 3 000 = 3 000 
6 Instalacja bezpieczeństwa . 300 | =. 300 
2 Odbudowa portów lotniczych 69 000 | FE ΓΣ 69 000 
2 Gdañsk—Wrzeszcz 69 000 „a = 69 000 
4 Polskie linie lotnicze „LOT“ τ | 12 000 一 12 000 
| 5 Imstalacje i urzadzenia radiołączności = 12 000 一 12 000 
7 | Państwowy Instytut Hydrologiczno- -Meteoro- | 
| logiczny μα κ U NOI N = 5 000 | 5 000 
| | 


3. 
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Budowa nowej linii wąskotorowej (12 km.) łączącej koleje gdańskie z Elblągiem. 


Odbudowa kolei gdańskich na odcinku 42 km. 


Odbudowa mostów na kolejach gdańskich. 


Obejście miasta Tczewa — roboty ziemne i obiekty. Szereg sprostowań drogi Gdańsk — Bydgoszcz. 


Trasy Grudziądz — Gdańsk, Toruń — Gdańsk, Krotoszyn — Gdańsk. 


Most na Wiśle w Serowie i Knybawie, Malborku i inne. 


Roboty regulacyjne na rzece Wiśle pod Piekłem . : 

Przedłużenie mola wschodniego Wisły ο 200 m. oraz udostępnienie ujścia Wisły 
dla flotylli rybackiej 

Inne roboty regulacyjne na Wiśle, utrzymanie szlaku, odbudowa budynków, re- 
mont linii telefonicznej kultury wiklinowej . 


一 


Regulacja rzeki Nogat i Wisły w Gdańsku, odbudowa brzegów linii telefonicznej, 
szlaku żeglowego oraz elektryfikacja śluzy w Łomżyskach . 


Pogłębienie basenu portu w Korzeniowie 

Kapitalny remont obrzeży w porcie Kleniewie odbudowa ładowni na Wiśle El- 
bląskiej i w Gdańsku . . ; š 

Urzadzenia portowe oraz remont budynków w Łożyskach 


Remont statków, pogłębiarek i eskawatorów 
Zakup maszyn i obrabiarek . 

Wydobywanie z wody zatopionych obiektów 
Budowa łodzi i prądówek . - s p 


5 000 tys. 


14 600 
15 225 


1500 


4 763 
1 237 


72 170 
3 200 
11 700 
4 000 


„ 


„ 


» 
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Polski Związek Zielarski 


|. " Kredyt Środki 
EA „TAA ΛΑΤ. 一 Razem 
ch ὃ = 5 Okrešlenie inwestora lub inwestycyj skarbowy | bankowy własne $ 
Ni o | d| ὁ U : =-= a 
JE MB w tysiącach złotych 
一 A .. 
1 | Budynki specjalne ° : ἓ ° ο 5 000 - = 5 000 
8 | Turystyka i koleje linowe . š ' : í 10 000 | — -一 10 000 
M1 Remont i odbudowa urządzeń turystycznych 10 000 | 一 一 10 000 
11 | Żegluga Państwowa na Wiśle. . . . m 23 000 = 23 000 
2 | Budowa i odbudowa taboru . : : ° 10 000 — 10 000 
3 Roboty budowlane | 13 000 — 13 000 
1.3 x Komunikacja samorzadowa L£ i i | == 60 000 60 000 
2 Drogi kołowe r k 5 3 : Ρ š +, = =. 60 000 60 000 
8 
Część 15. Ministerstwo Rolnictwa i Reform | 
| Rolnych 5 R s e τ 5 5 5 482 235 ; 447 237 193 680 1523 152 
1 | Zagospodarowanie rolniczych obiektów pań- ; 
stwowych i instytucyj publicznych . é 26 430 28 600 55 030 
Państwowe Zakłady Chowu Koni . d 11 600 Z A 11 600 
3 - 
| 
| 
| 
和 
| 
4 Państwowe Zakłady Hodowli Roślin 1 300 23 200 + 24 500 
| 
x | 5 | Ministerstwo Przemysłu i Handlu . = 1 300 1 300 
| 
9 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w | 
Warszawie , $ ° š š 8 550 z 2 550 
22 | Zagospodarowanie ośrodków szkół rolniczych 5 000 | -= 2 3 000 
| | 
23 Zakłady Dośw:adczalno-Badawcze 6 330 | 一 6330 
| | 
| | 
24 Zarzad Glówny Zwiazku Samopomocy Chtop- | ' 
skiej. d : ç ἓ 3 5 : : = | 850 = 850 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


$ 1. Odbudowa obserwatorium 'magnetycznego na Helu i stacji mareograficznej na 
wybrzeżu morskim w Gdyni. 


SP Odbudowa schronisk turystycznych. 
ο Odbudowa 5 statków pasażerskich i 12 holowników. 
δ 3. Budowa 2 przystani w Gdańsku i Gdyni. 


Rozdz. 2. Odbudowa dróg powiatowych i mostów. 


° 3. Inwentarz martwy — zakup maszyn rolniczych, motorów, urządzeń mleczarni 
i pasów N 3 900 tys. zł 
Remont — remont budynków, urządzeń instalacj technicznych oraz rezerwa dla 
nowoprzejmowanych majątków P 100693 
Produkcja zwierzęca — zakup bydła 39 sztuk, trzody chlewnej 20 sztuk, "koni za- 
rodowych 10 sztuk . í š 3 Á a ¿ $ 2 5 3 5 t 3500753 
Melioracje — oczyszczania rowów F A - a Ç 3 4 ⁄ ; a 5 20087: 

$ 4. Konie — zakup 15 sztuk koni . 5 ç L : š j 47500 αυ. 
Inwentarz martwy — zakup maszyn rolniczych, młockarni, żniwiarek, siewni- 
ków i mleczarskich . i ; A i 2400078587 
Remont — elektryfikacji budowli i remont budynków gospodarczych : - : 21000 A 
Produkcja roślinna 一 zakup elit zbóż okopo wych i PR YA : j a 2 000 as 
Produkcja zwierzęca 一 zakup bydła 200 sztuk . : . A : 2000 ,, 

SP ΘΙ Konie — zakup 10 koni . : : ; : : 3 5 : 1000; wap. 
Produkcja zwierzeca — zakup bydła 5 sztuk : ή 1 À a ; 4 f 3007. ΤΝ 

8 9. Inwentarz martwy 一 zakup maszyn rolniczych . 5 i 2 z 200N „NE? 
Produkcja roślinna 一 zakup nasion elit zbóż i traw . 3 : i . : 3 250. 
Melioracje 一 odnowienie rowów na łąkach : 3 τ A i L S } 100% „+4 

8 22. Konie — zakup 5 koni . 3 y í . ' spa p a 
Inwentarz martwy — zakup kosiarek i kieraców oraz ; remonty . : 500 a 
Remont — budynków mieszkalnych, gospodarczych i urządzeń instalacyjnych . 900 τα 
Produkcja roślinna — zakup nasion, zbóż, iraw i sadzonek . - 1000, , 
Produkcja zwierzeca — zakup 1 buhaja, 18 krów, trzony chlewnej 22 sztuki 
i-pszczół 100 roi . ν 2 k z 3 : : 2000 5,374 
Melioracje 一 konserwacje urządzeń melioracyjnych z A s 5 Ξ 500 m ow 

g 23. Konie 一 zakup 6 koni . i : i 600 τα 
Inwentarz martwy — zakup maszyn rolniczych i pomocy naukowych - ATOOM m 
Remont — budynków gospodarczych， urządzeń i instalacyj technicznych F 2300" πα 
Produkcja roślinna 一 zakup nasion elit zbóż i traw . τ : 3 - : 5 Sy. s 
Produkcja zwierzęca — zakup 43 owiec . A a ` : 3 r 4 1 430 ,, w» 
Traktory — zakup 1 traktora . x . š . ° e x . : : » 0308 „083 

5 24. Inwentarz martwy — zakup maszyn i narzędzi rolniczych 3 i 400 „ s» 
Remont — budynków gospodarczych . : 5 : : 200 , » 
Produkcja 一 zakup bydła 4 sztuki i trzody chlewnej 1 sztuka $ 3 i N 250708 

8 30. Inwentarz martwy — narządzia do uprawy roli i - 3 : i 50 „ » 


Remont i budowa suszarni . n ` ` ç : : š; : à - 150 ης ο, 


Rozdzial 


Paragraf 
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N 
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Określenie inwestora lub inwestycyj 


Centralny Związek Pszczelarski 


Towarzystwo Wiiosek Kościuszkowskich 


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi . 


Zagospodarowanie majątków innych 


Podniesienie produkcji rolnej 
Produkcja roślinna 
Warzywnictwo 

Sadownictwo 


Użytki zielone 


Zielarstwo 
Produkcja zwierzęca . 


Bydło rogate 
Trzoda chlewna 
Owoce 

Drób 

Drobny inwentarz i zwierzęta futerkowe 


Ryby 


Pszczoły i jedwabniki 


Przebudowa ustroju rolnego 


Parcelacja, podział i regulacja ας SS. 
chłopskich A 15, 3 i 5 8 


Oszacowanie gospodarstw . 
Regulacja hipotek 


Pomoc dla gospodarstw zniemczonych, osied- 
leńczych i powstałych z parcelacji 


Pomoc dla gospodarstw powstałych z parce- 
lacji i : y : 


Zarząd Państwowych Nieiruchomości Ziem- 
skich Š : 


Inwentarz. martwy i środki transportowe 


Kredyt Środki 
一 一 1 Razem 
skarbowy bankowy w ese 
w tysiacach złotych 

450 = — 450 
1 250 Sk 1 250 
1 000 一 -一 1 000 
2 000 = 2 000 
+ 530 13 570 == 18 100 
430 2 870 一 3 300 
一 1 200 一 1 200 
180 500 -一 680 
250 570 => 820 
600 一 600 
4 100 10 700 一 14 800 
2 000 5 000 = 7 000 
600 1 000 - 1 600 
300 | 600 — 900 
400 = 4 400 
300 600 900 
100 2 000 2 100 
400 1 500 一 1 900 
46 038 š 31 995 78 033 
42 465 一 29 543 72 008 
1 358 z 907 2 265 
A ZIS — 1 545 3 760 
ZP (=. 4 000 4 000 
一 一 4 000 4 000 
= 146 410 ==: 146 410 
= 16 500 = 16 500 


8 32. 


8 40. 


8 44. 
8 48. 
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Remont — 1 pracowni w pasiece strefowej, 1 na trutowiska oraz sprzętu . 400 tys. zł 


Konie — zakup 3 koni ë ns". > , 250 s 
Produkcja roślinna 一 zakup nasion elit zbożowych i pastewnych 3 : "9 - ορ... 
Traktory — zakup 1 traktoru . ° 2 3 k 3 ΐ ' : 750 εν. 


Produkcja zwierzęca 一 zakup 17 sztuk bydła 


Konie — zakup 10 koni . ᾽ ñ 3 4 " ° 3 : : ; 1 000 
Remont — budynków mieszkalnych } 3 ξ P d s ° k . A 1 000 


Zakup 2000 m° szkła, 30 ms desek i 60 kg nasienia (dotacje stanowią 300/0). 
Uzupełnienie materiału szkółkarskiego i drzewostanu drzew owocowych (dotacje stanowią 30%). 


Zakup narzędzi łąkarskich, jak pługi, skaryfikatory, brony łąkarskie, wały ciężkie (dotacje stano- 
wią 209/ο). 


Uruchomienie 3 suszarń, remont suszarń oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury (dotacje stano- 
wią 100% poniesionych wydatków). 
Zakup buhai i jałówek; w razie niemożności zakupienia buhai niewykorzystane sumy zostaną prze- 


znaczone na zakup krów i jałówek (dotacje stanowią 30% ceny) oraz zakup aparatów Gerbera. 


Zakup knurów i macior — w razie niemożności zakupienia knurów niewykorzystane sumy zostaną 
przeznaczone na zakup maciorek (dotacje stanowią 800/α ceny). 


Zakup tryków i owiec — w razie niemożności zakupienia tryków niewykorzystane sumy przezna- 
czone zostaną na zakup młodzieży (dotacje stanowią 30%/e sumy). 


Wyposażenie 1 zakładu wylęgowego oraz przeprowadzenie remontów pomieszczeń instalacji elek- 
trycznych i zakup wymaganej aparatury (dotacje stanowią 1009/ο poniesionych wydatków). 


Zakup kozłów i gniazd królików oraz materiału hodowlanego zwierząt futerkowych (dotacje stano- 
wią 20% ceny nabytego materiału). 


Remont mnichów, sprzęt rybacki, narybek (dotacje stanowąi 300%/a ceny). 


„Zaopatrzenie pasiek hodowlanych i doświadczalnych w ule i miodarki, topiarki woskowe, pomoce 


naukowe. Rozpowszechnienie morwy białej przez zwiększenie produkcji sadzonek. 


Parcelacja 14630 ha — podział i regulacja 7111 ha i plany zabudowań dla 5950 gospodarstw. 
Oszacowanie 5500 gospodarstw. 


Regulacja hipotek dla 5500 nabywców. 


Zakup 30 koni i 38 krów 


Zakup maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep samochodowych, kompletów części samochodowych 
i ogumienia wozów gospodarskich, instalacji i urządzeń mechanicznych, śpichrzowych, uprzęży 
końskich, akcesorii do traktorów. 
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| < | F: | =, EB. δ Š -一 = | GE Razem 
F 5 | A 5 Określenie inwestora lub inwestycyj skarbowy | bankowy własne 
JE JE za; z w tysiącach złotych 
| | 
3 Produkcja roślinna . š " 5 9 3 = 1 000 一 1 000 
| | 
! 4 Produkcja zwierzeca . | 8810 8 810 
| | 
| 5 Melioracje . : 3 5 3 s 2 `. =; 50 000 = 50 000 
| 1 | Renowacje . WO T == | 50 000 一 50 000 
| 6 Traktory a 6 1 - ς 3 ą : = 64 000 = 64 000 
| 8 Przemysł rolny . 7 š : : ! š = 6 100 == 6 100 
6 | | Państwowa Akcja Likwidacji Odłogów . e 430 000 180 000 149 480 759 480 
1 | Koszty bieżące . » 5 f f f f 430 000 50 000 123 000 603 000 
2 | Dodatkowe wyposażenie . a è 3 ξ == 130 000 26 480 156 480 
| Ji Siła pociągowa 40 000 == 40 000 
| 2 Inwentarz martwy . ; : ; 5 ; -- Ἐ 26 450 26 480 
3 Inne ; ἢ : 5 s š 7 : 3 == 90 000 = 90 000 
7 | Techniczna Obstuga Rolnicza . X : = 30 000 - 30 000 
1 Remont budynków . t 5 Ë p . = 3 000 一 8 000 
2 Wyposążenie warsztatów . i °. — 5 000 一 5 000 
1 3 Zakup obrabiarek : 9 : A Ç - 一 15 000 一 15 000 
4 Tabor samochodowy . £ $ ç 3 z -一 2 000 一 一 2 000 
8 Melioracje . > 3 2 Ą š 3 361 300 15 000 7 800 384 100 
i Melioracje związane z przebudową ustroju 
rolnego : : š : 1 Λ 3 ; 1 500 6 400 7 900 
2 Konserwacje melioracji . 3 š a 3 9 000 15 000 1 400 25 400 
1 Konserwacja meioracji podstawowych . A 7 000 | 一 7 000 
2 ; Konserwacja melioracji szczegółowych . , 2 000 | 15 000 1 400 18 400 
5 Inwestycje przeciwpowodziowe Γ : j 15 000 | qi = 15 000 
1 Zabezpieczenie przed powodzią | 15 000 一 一 15 000 | 
4 | Specjalne prace melioracyjne . 335 800 -一 335 800 
3 Odwodnienie Żuław 334 000 = 334 000 
5 Studia, pomiary i projekty 1 800 -ᾱ 1 800 
9 Oświata rolnicza 13 000 =p 13 000 
| 1 Pomoce naukowe 4 500 = + 500 
| 2 Sprzęt szkolny | 7 000 — 7 000 
3 | Przetwórnie | 1 500 15 000 
| | | 


` 
. 
pe .ηπλ”“.''..--.-..------------------ - m mas u wama ŚĆ 
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W Y S Z G Z E G Ô L N I E N I E 
5 ο Uzupelnienie drzewostanu w sadach nasiennych, posadzenie osłon, zakładanie kultur roślin spe- 
cjalnych. 
S 4. Zakup przyborów i narzędzi rybackich oraz budowa 1 ośrodka zarybieniowego 8410 tys. zł, re- 
mont istniejących ferm hodowli drobiu 400 — zł. 
ΕΙ ἤδη Niezbędne renowacje urządzeń drenarskich w majatkac) 


$ 6. Zakup 80 traktorów krajowych „Ursus“. 


8 8. Odbudowa 1 torfiarni, 2 tartaków, 1 cegielni, 1 suszarni warzyw. 
Rozdz. 1. Likwidacja odłogów na obszarze 20.200 ha. 


SE Import 400 koni roboczych z Czechosłowacji. 


δ 2. Zakup w kraju i z importu maszyn i narzędzi rolniczych do trakcji mechanicznej i konnej, uprzę- 
ży końskich i wozów gospodarskich. 


S ο, Zabudowa na Żuławach depresyjnych, około 15.000 ha, objętych akcją odwodnienia i likwidacji 
odłogów. 

SE Remont 4 budynków warsztatowych, 1 składnicy okręgowej w Gdańsku. 

8 ὃν. 11 warsztatów w narzędzia i przyrządy. ) 

t J Zakup i rozdział centralny w ramach udzielonego kredytu dla całego okregu. 


δ. 4. Zakup i rozdział centralny w ramach udzielonego kredytu dla całego okręgu. 


δ 1. Renowacje 15 km. uregulowanych rzek. 


$ 2. Renowacje 300 km. rowów na obszarze -4.200 ha oraz naprawa 120 ha drenowań (w tym szarwark 
1400 tys. zł). 


$ 1. Renowacje — 70 km. wałów przeciwpowodziowych. 


8 3. Renowacje 50 km. rzek i kanałów, 2.000 km. rowów na obszarze 20.000 ha, odpompowanie wody 
z 10.000 ha, oraz remont 15 stacji pomp. 


Rozdz. 1. Wykonanie 35 km. rowów na obszarze 350 ha oraz zdrenowanie 70 ha (w tym szarwark 400 tys. zł). ? 
5 5. Wykonanie pomiarów i projektów na 20 km. rzek oraz na powierzchni 1.600 ha. 


Dział 


w N 


N 


Rozdział 


το 
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Określenie inwestora lub inwestycyj 


Weterynaria 
Państwowe lecznice weterynaryjne . 


Wyposażenie w instrumenty weterynaryjne . 


Gorzelnie rolnicze 

Państwowy Zarząd Nieruchomości Ziemskich 
Remont i odbudowa budynków 

Kupno i remont maszyn 

Samopomoc Chłopska . 

Remont i odbudowa budynków 

Kupno i remont maszyn 

Inni 

Remont i odbudowa budynków 

Kupno i remont maszyn 


Zabezpieczenia . A ; 


Przemysł ludowy 
Warsztaty i narzędzia . 
Surowce 


Szkolenie 


Część 16. — Ministerstwo Oświaty . 
Szkolnictwo ogólnokształcące 
Przedszkola . 

Szkoły powszechne i specjalne . 
Szkoły średnie ogólnokształcące 


Zakłady kształcenia nauczycieli 


Szkolnictwo zawodowe 

Nauka i szkolnictwo akademickie 
Szkolnictwo akademickie 

Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Gdyni . 
Politechnika w Gdańsku 


a a ΠΗ”, 


ΤΗ Srodki R 
' 3 azem 
skarbowy bankowy własne 
a w tysiącach złotych 

937 937 
937 | = 937 
937 - = 937 
= 33 657 33 657 
= 17 884 = 17 884 
| 4 544 一 4 544 
13 340 13 340 
2 240 2 240 
173 173 
2 067 2 067 
= 12138 = 1⁄2 133 
= 5 046 5 046 
6 087 6 087 
2 400 2 400 
x5 405 405 
- 200 200 
— 55 55 
- 150 150 
97095 | - = 97 095 
30 655 | . 30 655 
300 | = 300 
21 100 | 21 100 
3 979 | Z 3 979 
5 276 | == 5 276 
28320 | Sa 28 320 
25 450 = 25 450 
25 450 | => 25 450 
3 850 | > = 3 850 
21 600 = 下 21 600 
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Z (© Ó L N I E N M E 
ἃ 1 Zaopatrzenie w instrumenty weterynaryjne 6 lecznic (po około 156.250 zł. na każdą lecznicę) 
w miejscowościach: Malbork, Sztum, Elbląg, Lębork, Kwidzyń, Kartuzy. 
Powiat Nazwa gorzelni § 1. budowlany ` 8 2. mechaniczny ἃ 3. zabezpieczenie 
w ztotych 

Kartuzy Barniewice 750 850 2330 150 
Morski Żarnowiec 176 750 a 2 351 440 
'Tczew Boroszewo 405 600 1 771 650 
Morski Kąpino 200 000 1 000 000 
Tczew Borkowo 400 000 2 000 000 
Morski Chwarzno 2 000 006 2 000 000 
Lębork Łabuń 610 600 1 887 350 
Tczew Radostowo 172 800 2 066 750 
Lębork Zwartów 1 066 000 2 294 000 
Gdańsk Sobowidze 3 980 000 3 793 000 z 
Lębork Niebędzino 
Gdańsk Pawłowo 
Kwidzyń Przybudź 
Starogard Prokocin 
Tczew Gościszewo 
Lębork Przebędewo 
Kościerzyna Góra 
Kościerzyna Wielki Podlaś 2 400 000 
Morski Grabowo 
Starogard Nieroszyno 
Gdańsk Pisienica 
Łębork Będziszyn 
Kartuzy Gniewino 

` Małkowo 
$ 1. 4 warsztaty tkackie (cena jednego od 40 — 80 tys. zł) 
Sr +2: 5 kg barwników (po 5000 zł za 1 kg) i 300 pasemek przędzy (po 100 zł za pasemko). 
y gł 1 — 2 zespołów szkoleniowych. 

Meble Pomoce Ośrodki 
i urządzenia naukowe Warsztaty rolne 
w tysiącach złotych 
SP 2: 300 
8 αι 9 100 12 000 4 
s. PA, 1815 2164 
δν οκ. 3150 (wtym 2126 (w tym WSP — 600) 
(WSP--900) 
8 „2 10 360 4 064 12 376 1520 
$ 17. 1 000 2 850 
ὃ 20. 8 000 13 600 
. 
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< Kredyt 2 . 
E Š 5 Określenie inwestora lub inwestycyj 4. à - Rz KŻ 
8 Ë | Š Š skarbowy | bankowy 
A MMA w tysiącach złotych 
4 | Archiwa pañstwowe ; Ρ r 5 730 — - 730 
5 | Archiwum Państwowe w Gdańsku . A 730 -- 730 
5 Biblioteki š 3 b y 3 > ; : 340 一 — 340 
22 Biblioteki samorządowe . z A i : 340 -一 -一 340 
6 Instytucje opieki nad dzieckiem ο. i : 11 600 — 一 11 600 
IW [ών Domy dziecka . ς N 5 e : : 2 500 | 一 一 2 500 
ΟΝΕ Ošrodki rolne : š V ᾿ d s ° 2 400 一 -= 2 400 | 
ἡ ἘΠ Ρ Świetlice i ogrody jordanowskie . : A 400 za = 400 
4 2 Kolonie stałe i półlecznicze : : 3 : 300 m = 300 
GALA Zakłady dla dzieci przestępczych |. i : 6000 一 R 6 000 
j 
| Część 17. Ministetstwo Kultury i Sztuki. . 15 350 13 827 28 720 58 497 
1 Muzea . a : : ; 3 i 3 4 7 500 F > 7 500 
1 Muzea centralne i okręgowe . ο” 7 500 ; 7 500 
3 | Muzyka ΜΜΕ μμ S YAP 1 800 2 = 1800 
1 Zespoly muzyczne . : i : ε 5 400 = 400 
2 Szkolnictwo muzyczne 8 ; 1 400 - 一 - 1 400 
4 Teatr . a . L ' ; i i z 4 000 — 4 000 
1 | Teatry state . A : Ë A - N 4 4 000 一 - N 4 000 
5 | Plastyka š : Ç f A A š A 2650 — — 2 650 
1 Szkolnictwo plastyczne °: i - 3 e 2 500 - 2 500 
2 | Wystawy 150 1 == r” 22356 
9 | Film Polski . == = 23 600 23 600 
3 | Kina stałe i budynki pomocnicze 三 z 17 750 17 750 
Κεν Nowe inwestycje . 3 250 250 
| | 3 | Renowacje 17 500 17 500 
s 


cp 
= 


Rozdz. 


Rozdz. 
Rozdz. 


Rozdz. 


Rozdz. 


Rozdz. 


Poz. 
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Wąż) S CZ ντ ο Ομ ο ο „EN JE 
Meble i urzą- w tysiącach złotych 
dzenia 
730 
340 
2500 
Zakup koni Inwentarz Produkcja Traktory 
roboczych martwy zwierzęca 
720 530 750 400 
Meble i urzą- 
dzenia 
400 
300 
6 000 
Wyposażenie Zakup Instrumenty Pomoce 
wnętrz muzealiów muzyczne naukowe 
1 — Muzeum w Gdańsku 1500 6 000 
1. — Filharmonia Bałtycka . 200 200 
2. 一 200 600 600 
1. — Teatr Wielki w Gdańsku 3 000 Rekwizyty 1000 
š ` A Pomoce Warsztaty 
Urządzenia naukowe i pracownie 
1. — Wyższa Szkoła Sztuk gip Gdańsk 
Sopot x 1700 459 170 1071 
Szkolnictwo średnie A 600 166 60 374 
Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej, 
Sopot A í : 200 


2, — Związek Zawodowy Polskich CA 
Plastyków Sopot 3 


7. Środki transportowe. 


Kapitalny remont kin i renowacja aparatury. 


150 


R 


Dziat 


Rozdział 


ry 


N 


Paragraf 


WOJEWÓDZTWO GDANSKIE 


Określenie inwestora luþ inwestycyj 


Kina obiazdowe 

Nowe inwestycje. 

Instytut Filmowy 

Nowe inwestycje . 

Obiazdowe kina szkolne i oświatowe 


Centralny Zarząd OE CE Zakładów 
Graficznych š 


Zakłady graficzne 

Nowe inwestycje . 

Państwowy Zakład Litograficzny w Gdańsku 
Renowacje 

Inne drukarnie 

Prz.emysł pomocniczy 

Nowe inwestycje . 


Państwowa Fabryka Farb Drukarskich w 
Gdańsku : 5 


Część 18. Ministerstwo pó” i SE Spo- 
łecznej : ἃ a: 


Ubezpieczenia Spoleczne 

Zakład Ubezpieiczeń Społecznych 
Ubezpieczalnie Społeczne . 
Inwalidzii 

Zakład szkoleniowy w Lęborku 
Ośrodki Rolne 


Wytwórniie prctez 


Opieka Społeczna 


Zakłady dla dorosłych 
Zakłady dla matki i dziecka 


Ośrodki Rolne Opieki Społecznej 


Kredyt 


skarbowy | bankowy 
1 


w tysiącach złotych 


Środki 
własne 


Razem 


59 711 
15 289 

2 000 
13 289 
25 427 
15 177 

7 000 


3 250 


18-995 


10 656 
5 040 
3 299 
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Poz. 7. Wyposażenie w aparature i środki transportowe. 


Poz. 3. Aparatura projekcyjna. 


Poz. 4. Wyposażenie w maszyny drukarskie. 


Poz. .1. Kapitalne remonty budynków i maszyn. 


了 


Poz. 2. Budowa magazynu surowców . Ë À 5 s A ' ” š > 1250 tys. zł 
Rozbudowa pokostowni i hali maszyn . Ą 3 : 3 9024. WE. 
Wyposażenie pokostowni i hali maszyn w maszyny i sprzęt techniczny š A i 4590 +, D 
Wyposazenie laboratorium ` i P d , 21038545 


Urządzenia Urządzenia Środki zakup koni Zakup inw. Remonty, Produkcja Produkcja Wyposażenie 
i sprzet i sprzęt lokomocji roboczych mart.iśrod. urządz.iins roślinna zwierzęca warsztatów 
lekarski gospodar. transportow. technicznych 


w tysiącach złotych 


ole ο 800 1 000 
§ 2. 13 289 e 
$ 3. 3 000 1 000 3 000 15 700 
Wytwórnia protez i Wyposażenie 
Rozdz. 3. w Leborku w maszyny 
950 2 300 
, Urzadzenia Wyposazenie 
i sprzet gospodar. ' warsztatów 
[9 . 5 693 4963 
SE. 4 440 600 


$ 2. 880 534 210 150 1535 
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} 
Kredyt z 
Š Środki Βλ νά 


Okrešlenie inwestora lub inwestycyj skarbowy | DANEAN własne 


Dział 
Rozdział 
Paragraf 


Część 19. Ministerstwo Poczt i Telegrafów 


Budownictwo pocztowo-telekomunikacyjne 


Urzędy pocztowe i telekomukikacyne 


Nowe inwestycje . 


Odbudowa = 22 500 = 22 500 


Budynki pomocnicze 10 000 = 10 000 


Nowe inwestycje . a 10 000 = 10 000 


= 114 607 50 000 164 607 


N 


Urządzenia telekomunikacyjne . 


Urządzenia liniowe 53 090 = 53 090 


= 9 590 = τη 9 590 


Odbudowa 
Sieci miejskie 9 500 = 9 500 
Odbudowa 9 500 9 500 


Stacje wzmacniakowe 7 000 7 000 


Odbudowa š. 7 000 7 000 


Urzadzenia stacyjne . > ος. 26 917 26 917 


Centrale miedzymiastowe . 3:537 π 3 537 


Odbudowa 3534 = 3530. 


Centrale miejskie 16 009 16 000 


Odbudowa 16 000 ? 16 000 


Urzadzenia telegraficzne 2 200 2 200 


Odbudowa = 2 200 一 2 200 


Przyrządy pomiarowe. = 1 500 a 1 500 


Odbudowa Ξ 1500 = 1 500 


ΤΊ 3680 = 3 680 


Urządzenia zasilające. A 5 w. 


Odbudowa . --- 3 680 Fa 3 680 


Urządzenia radiokomunikacyjne 23 900 = 23 900 


Odbudowa = 23 900 一 23 900 


to 


1 Kable dalekosiężne a ; : k 27 000 — 27 000 
| 1 | Odbudowa . : Ν Š : πο. 27 000 一 27 000 
| 2 Linie napowietrzne międzymiastowe A : ru 9 590 F 9 590 
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S L Pocztowy Urząd Wymiany Morskiej, Gdynia 5 — projekt i roboty ŻE : 500 tys. zł 
Urząd Pocztow-Telekomunikacyjny, Sopot 一 dokończenie . 9 9 9 000 
Dworcowy Urząd Pocztowy, Gdańsk 2 — projekt i roboty wstępne ' | a 500 


” 


RUS Urząd ne Gdańsk . , ' ; ç . 1250005, 
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny 一 roboty zabezpieczające ς í š ¿ 10 0003709 
S. «1, Pocztowy Urzad Przewozowy, Gdynia 一 budowa garazy， ο i warsztatu, 


projekt i wykonanie stanu surowego . ' i A F ` ç ° 1 10 000 


Poz. 1. Kabel: Toruń — Starogard — Gdańsk . P i 3 } : : a A 7 400 
可 Gdynia — Starogard . ; a p ; b ὰ : : : A M 7 300 
5 Malbork — Elbląg 3 5 } a 4 á 4 k 5 2 600 
„ Gdańsk — Elbląg 一 Nowy Kościół : à j 4 ; : ° ; 9 700 


Poz. 1. Obwody telefoniczne brązowe 475 km, stalowe 31 km, linii słupowych 158 km,— 
do skasowania 3 km 


Poz. 1. Gdańsk i Gdynia 5.000 km żył kablowych 


Poz. 1. Malbork — 30 wzmacniaków 


Poz. 1. Gdańsk — 14 stanowisk . s » - è t : : F j 2 6 1 960 
Inne miejscowości — 14 stanowisk . q 3 Š j 4 ξ : : ; 5 1577 


” 


Poz. 1. Budowa central miejskich 
Poz. 1. Zakup i instalacja względnie przeróbka 10 dalekopisów 
Poz. 1. Zakup przyrządów pomiarowych 


Poz. 1. Zakup i instalacja: 10 baterii, 4 prostownice, 3 prostowniki, 50 ogniw 


Poz. 2. Odbudowa ośrodka nadawczego w Oksywiu : 3 t 18900 ,, 
Odbudowa ośrodka odbiorczego i manipula cyjnego w wWitominie 3 ν Ç 5000 ,, 
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lalla S P Srodki Eme 
š Š 8 > Okrešlenie inwestora lub inwestycy) skarbowy | bankowy własne 
ΕΕ ë 名 +12 OW tysiącach złotych e 
| | 
4 Przyłączenie abonentów telefonicznych a | 10 700 50 000 60 700 
1 Linie abonamentowe . Ë Š s ; : = | 4 000 20 000 24 000 
1 Odbudowa . 5 : 3 3 ξ 5 . | 4 000 20 000 24000 
p | 
| 2 Aparaty i centrale abonentowe : i f — | 6 700 30 000 36 700 
| 1 Odbudowa . T 8 z Ε e 5 Š -一 | 6 700 30 000 36 700 
| 
3 | | Transport pocztowy . : 3 š à : = | 3 000 一 3 000 
3 | Wyposażenie warsztatów samochodowych - z | 3 000 bai “3 000 
| 1 Odbudowa . ° 3 000 - 3 000 
l 
| 
Część 20. Ministerstwo Zdrowia x . : 109 989 109 939 
l Lecznictwo 19 602 == — 19 602 
I 218 Szpitale du E 14 355 14 355 
š | 5 Uzdrowiska . ὧν 1 485 ， 1 485 
3 | 2 Stomatologia έ 3 762 3 762 
2 Medycyna społeczna 16 434 | 16 434 
{ΠΕ Ośrodki zdrowia . 12375 12 375 
2 12 Zdrowie matki i dziecka 4 059 4 059 
3 Szkolenie . . 57 420 = 57 420 
1 Akademia Lekarska w Gdańsku 56831 56 331 
3| 2 Szkoty šrednie i nizsze 1 089 1 089 
4 | Epidemiologia . Pa £ tA, 363) 11 682 11 682 
1 |2 Walka z gruźlicą . j : » a ! : 7524 -ᾱ- j 7524 
2 2 Podniesienie stanu sanitarnego 4158 u í 4158 
5 | | Farmacja 4455 | n 4455 
| 2 5 Apteki społeczne . 4455 3 4455 
6 Państwowy Instytut Higieny . 396 a z 396 
Aj 5 Oddział w Gdańsku 306 一 = 396 
| | Część 21. Ministerstwo Odbudowy 5 944 780 804 087 341 229 2 090 096 
2 | Odbudowa miast . 631 400 584 250 266 329 1 481 979 
1 Budownictwo mieszkaniowe 123 000 458 250 110 520 691 770 
1 Budownictwo pracownicze 43 000 370 250 105 020 518 270 
| 


GF) 
U 


1. Odbudowa 200 km linii słupowych, 1200 km obwodów napowietrznych 


1. Gdańsk i Gdynia — Zakup i instalacja 1700 aparatów, montaż 400 numerów 
Inne miejscowości — Zakup i instalacja 1500 aparatów, montaż 100 numerów 


Uzupełnienie wyposażenia warsztatów samochodowych w obrabiarki i precyzyj- 
ne przyrządy 
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Urządzenia Urządzenia Adaptacja 


i sprzęt 
lekarski 


99 


2 376 
3 762 


3 960 


396 


Pomoce 
i sprzęt i uzbrojenie naukowe 
gospodarczy budynków 
w tysiącach złotych 
4 257 
693 99 
1 188 6 435 
594 990 
20 691 14 850 6 237 
198 297 
3 564 1 984 
396 
495 


Meble i urza- 
dzenia 


495 


28 100 tys. zł 
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Okrešlenie inwestora lub inwestycyj 


Fa zdział 
Paragraf 
Pozycja 


m 
45 

N 
[αἳ 


w tysiącach złotych 


| 1-6 Budownictwo dla pracowników  przedsię- 
biorstw podległych Min. Przemysłu i Han- 
dlu 7 e sa z κ à 3 > 4 152 650 182 650 
] 
Fa 
| 
7 | Inne budownictwo pracownicze i 1 Š 37 000 187 600 105 020 329 620 
| | - 
| | 
w ἡ | 
|” | | 
| 
| 8 
| Fundusz na pokrycie kosztów projektów i ko- 
| | sztorysów { š i ; s : 6 000 6 00 
| 2 Budownictwo społeczne . ., . . : 50 000 5 500 55 500 
3 | Akcja zabezpieczająco-budowlana . I 80 000 38 000 118 000 
| 
| Budownictwo szkolne i BZ ο.) 142 900 1+2 900 
a Przedszkola . e a ; : ὕ : h 1 000 1 000 
ὍΔΕ Odbudowa . Ba Ἐν : : : ; T 1 000 1 000 
l 
| 
2 Szkoły powszechne . b A , , i 34+ 000 34 000 
| 1] Nowe inwestycje . 4 ` a š . i 6 800 6 800 
2 | Odbudowa . |" WASZE A w 27 200 = 27 200 
3 Szkoły średnie ogólnokształcące - - 3 5 500 = 25 500 
e 
` 11 Nowe inwestycje. { a 4 h : ; 24 000 - 24 000 
2} Odbudowa . SE. A RZE A 1 500 一 1 500 
4 Zakłady kształcenia nauczycieli ° 15 000 = 一 15 000 
2 | Odbudowa . E : ° k $ ' : 15 000 15 000 
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Poz. 1—6. Wojewódzki Wydział Odbudowy: 


Centralny Zarząd Przemysłu Włókiennicze go 
Centralny Zarząd Przemysłu Cukrowniczego 
Dyrekcja Odbudowy: 

Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego 
Chemicznego 
Drzewnego 
Metalowego 
Skórzanego 
Energetycznego 


Wojewódzki Wydział Odbudowy: 

Budownictwo dla urzędników państwowych 

Budownictwo dla urzędników Centralnego Zarządu Przedsiębiorstw 
wlanych ' i 
Centralny Zarząd Wytwórni Materiałów Budowlanych 

Dyrekcja Odbudowy: 

Budownictwo dla urzędników państwowych < 

Budownictwo dla pracowników kolejowych 一 Gdańsk- Wrzeszcz 


. Budownietwo dla pracowników kolejowych — Gdańsk-Oliwa . 


Budownictwo dla pracowników pocztowych — Gdańsk 
Budownictwo dla pracowników żeglugi — Gdynia 
Budownictwo dla pracowników żeglugi — Gdańsk 
Narodowy Bank Polski — Gdynia a > 
Narodowy Bank Polski — Gdańsk . 

Bank Gospodarstwa Krajowego — Gdańsk 

Państwowy Bank Rolny — Gdynia 

Państwowy Bank Rolny — Gdańsk 

Państwowe Zakłady Ubezpieczeń Wzajemnych 一 ` Gdańsk. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 一 Gdańsk : : 
Gdynia—Ameryka Linie Żeglugowe — SDE 

Polska Agencja Drzewna 4 

Centralny Zarząd Przemysłu Graficznego — ους. 
Spoleczny Fundusz Zwiazku Pracowników Budowlanych - — Gdańsk 


Nowe 
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Odbudowa 


w tysiącach złotych 


12 600 


Budo- 


8 000 
19 500 


Budownictwo dla pracowników przedsiębiorstw podległych innym resortom 


Zabezpieczenie budynków dla budownictwa pracowniczego 


Dyrekcja Odbudowy 


Wojewódzki Wydział Odbudowy 
Dyrekcja Odbudowy: 
Gdynia, Gdańsk, Elbląg 


Wojewódzki Wydział Odbudowy 
Dyrekcja Odbudowy . - 


Wojewódzki Wydział Odbudowy 


2 szkoły powszechne w Gdyni. 
1 szkoła powszechna να ο 
Inne ; : > 


Wojewódzki Wydział Odbudowy 
Dyrekcja Odbudowy: 
Gimnazjum i Liceum w Gdyni, ul. Leśna 


Wojewódzki Wydział Odbudowy 
Dyrekcja Odbudowy: 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku 
Liceum Pedagogiczne we Wrzeszczu 


4 800 
2 000 


24 000 


2 850 
9 000 


59 800 
25 000 
9500 
50 000 
12 000 
1 900 


15 000 


6 300 
3 900 


22 000 
38 000 
12 000 

5 000 
35 000 
30 000 


4 800 


5 000 
10 000 

5 000 

1 220 
10 500 
10 000 
11 000 
207000 
10 000 
48 000 


9 000 
109 000 


600 
400 


13 000 


14 200 


1 500 


π 000 


7 000 
1 000 
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ΗΕ == wk Środki Razem 
% | R 5 Ξ Określenie inwestora lub inwestycyj skarbowy | bankowy własne 
πδ]οια|ο Bo AZ - 
ΒΞ JE w tysiącach złotych 
ll. SNI 
| 
5 Szkoly Zawodowe x A 1 ! A - 21 500 | 21 500 
2 | Odbudowa . 7 1 : s : AM 21 500 = 21 500 
6 | Internaty . A : : - 3 Š 2 4 500 | = 4 500 
| |1| Odbudowa . - : : ' ' : a 4 500 - 4500 
| 7 Opieka nad dzieckiem . š ; : 9 ś 5800 | = 一 5 800 
μι <Otpudozzjawaa p amu aa. 5800 | = 一 5 800 
8 | Szkoły wyższe . i 2 . z ; s 15 000 | 二 -- 15 000 
2| Odbudowa . : ; "AS ; o EE -- = 15 000 
9 Domy akademickie . i f ; s ° 5 000 = 5 000 
| ' 
LA μορο ως μας eZ = 446 5 000 一 一 5 000 
10 | Instytucje naukowe i inne . ἆ 3 3 3 15 600 z -- 15 600 


1 | Odbudowa . : 4 3 4 s A h 15 600 一 15 600 


3 | Budownictwo zdrowia. : : : : ; 71 300 71 300 
Szpitale . z 2 ; ; Ξ 4 3 37 700 = 37 700 


| 
| 
| 
| "BN" Odbudowa . : ° 8 z A > : 37 700 37 700 
| 
| 


| 
2 Ośrodki zdrowia . : 2 $ ç A Ç 10 000 10 000 


1 | Odbudowa . h > δ N A , ; 10 000 = 10 000 


i 5 000 


3 Walka z gruźlicą . ; 3 b ; } N 5000, i == 5 000 
ο ΜΜΕ 站 站 的 5o00 | 


6 Szkolenie, zakłady i instytuty naukowe . - 18 600 18 600 


1 Odbudowa . ; ° : f 2 3 4 18 600 Ξ z 18 600 
6 Budownictwo opieki społecznej à 45 980 42 724 88 704 
1 Zakłady opieki społecznej . κ 5 8 , 4 880 - = 4 880 


1 Nowe inwestycje. 2 p Š š : š 1 700 1 700 


2 Odbudowa . š : r: 5 É 2 P 3 180 3 180 
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O, JI Ὁ TO) 
x WAS" SZ Cu E ¿G FONA ο πμ E N μυ Wah; 
Nowe Odbudowa 
w tysiacach zlotych 
zi sA Wojewódzki Wydział Odbudowy . P š N 9 ; > : i : 6 500 
Dyrekcja Odbudowy . z - g 2 3 : y à 5 ? š : 15 000 


$ 6. Wojewódzki Wydział Odbudowy 


s 9. Dyrekcja Odbudowy: 
Dom Akademicki Studentów Politechniki Gdańskiej 


§ 10. Dyrekcja Odbudowy: 
Instytut Bałtycki w Gdańsku . 6 8 : : N i š a : 4 600 
Państwowe Archiwum w Gdańsku . b ° 2 Š : [ : 5 11 000 


πι, Wojewódzki Wydzial Odbudowy: 
Szpital Powiatowy w Leborku 4 š Š !' 4 : a 0 1 000 
F 3 w Nowym Dworze . Ξ 3 š P s š a z 1 000 
© > w Proszczu s 9 3 ° a ' f ° ΄ 1 000 - 
w Miejski w Tczewie 3 a A 4 ° 3 : ; : : ; 1 000 
5 w Elblagu j 5 5 5 ; a h : 1 000 
Dyrekcj ja Odbudowy: 
Szpital kwarantannowy i inne w Gdańsku . ; š - 31 500 


Szpital Epidemiczny Gdynia 一 Grabów . : a ᾽ ξ h 1 200 


SZ. Wojewódzki Wydział Odbudowy: 
Ośrodek Zdrowia Gdynia — Obłuze : : : : ; ; : 3 ( 1 000 
= Elbląg . h > ε ° > 4 5 5 1 í 1 000 
Dyrekcja Odbudowy: 
Morski Urzad Zdrowia, Pogotowie Ratunkowe i inne ć i 6 J 5 8 000 


5 3: Wojewódzki Wydziat Odbudowy: 
Sanatorium Gruzlicze w Kocborowie . ; ς 9 ° : : h 3 000 
Dyrekcja Odbudowy: 
Klinika Przeciwgruźlicza Akademii Lekarskiej w Gdańsku z À š 5 2 000 


S 8 Dyrekcia Odbudowy: 
Akademia Lekarska . : ° : : y 2 j ' š i i 16 100 
Pañstwowe Zaktady Higieny a : 5 : : 3 3 " : : : 2 500 


Samana Wojewódzki Wydział Odbudowy: 

Zakład Opieki Społecznej Kolibki — Orłowo. : ; ᾿ 1 : 5 500 
Dom Matki i Dziecka 一 Kwidzyń . ć : š . . ' : 5 315 
Dom Starców i Dom Matego Dziecka—Tuczew η : 665 
Dom Małego Dziecka 一 Orłowo . - : Ξ 2: : 300 
Dyrekcja Odbudowy: 

Domy Matki i Dziecka — Wrzeszcz i Gdańsk : ` . : j Í 1 900 
Żłobek 一 Gdynia a 1 : N A ! ' j ; z 5 ; 1 200 


ETA Dyrekcja Odbudowy 
88. Dyrekcja Odbudowy: 
Politechnika Gdañska — Wrzeszcz 
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Srodki 
własne 


Kredyt 


Określenie inwestora lub inwestycyj EET HRe 


Rozdział 
Paragraf 


w tysiącach złotyc 


Zakłady opieki nad inwalidami. 37 100 37 100 


Odbudowa 37 100 | - 一 37 100 


Ubezpieczalnie społeczne 
Nowe inwestycje. 


Odbudowa 


Z. U.S. — lecznice . 5 Š : 5 | 2130 2130 
Odbudowa . $ : 5 ν : ; 5 一 2 130 2 130 


Z. U. S. 一 budowunictwo administracyjne 
Odbudowa = 2439 2 439 
Budownictwo kultury 11 500 | -- - 11 500 
Muzea 5 000 = 一 5 000 
Odbudowa 5000 | s 5 000 


Teatry 3 000 -- -一 3 000 


Odbudowa 3 000 - 3 000 


Plastyka 3 500 | -一 3 500 


Odbudowa 3 500 一 3 500 


Budownictwo sluzby bezpieczeñstwa 30000 | «5 1 30 000 


Budownictwo administracyjne i gospodarcze . 30 000 --- 30 000 
Nowe inwestycje. 30 000 = 30 000 
Budownictwo sądowe 11 520 -- 11 520 


Odbudowa 


11 520 | == — 11 520 
Budownictwo skarbowe 30 000 | — 36 490 66 490 
Izby i urzędy skarbowe 30 000 | — 30 000 
Odbudowa 
Budownictwo bankowe 
Nowe inwestycje. 
Odbudowa 

Zakłady ubezpieczeń 


Odbudowa 


Budownictwo różnych urzędów 48 000 5 000 64 000 " 117 000 


42 000 | 2 000 29 000 
| 
35 000 | 2 000 23 000 


Budownictwo Ministerstwa Żeglugi 73 000 


Nowe inwestycje. 60 000 
Odbudowa . a 3 7 000 | 6 000 13 000 


| 


30 000 x — 30 000 
| = 33 000 33 000 

! 

| 
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Wojewódzki Wydział Odbudowy: 
Okręgowy Urząd Inwalidzki w Lęborku 


Dyrekcja Odbudowy: 

Ubezpieczalnia Społeczna w Gdańsku 
w Sopot 
w Oliwie 
w Sopot 
w Gdyni 


" 3 
3 ” 


> ” 


Dyrekcja Odbudowy: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Oliwie 


wm 
- 


Dyrekcja Odbudowy: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdyni 


Dyrekcja Odbudowy: 


i Państwowe Muzeum w Gdańsku 


Dyrekcja Odbudowy: 
Teatr Wielki w Gdańsku 


Dyrekcja Odbudowy: 
Związek Polskich Artystów Plastyków 一 Sopot 
Szkoła Sztuk Plastycznych — Gdańsk . 


Dyrekcja Odbudowy: 
Magazyn Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego . 
Koszary Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego š 


Rodz. 7, Dyrekcja Odbudowy 


Dyrekcja Odbudowy: 
Izba i Urząd Skarbowy w Gdańsku Nowy Świat 8/16 
Państwowy Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych . 


Dyrekcja Odbudowy: 

Pocztowa Kasa Oszczędności — Gdynia 

Bank Gospodarstwa Krajowego — Gdynia 

Bank Gospodarstwa Krajowego — Gdańsk . 
Bank Handlowy — Gdańsk ; 
Bank Związku Spółek Zarobkowych — ` Gdańsk 
Narodowy Bank Polski i : 


Dyrekcja Odbudowy: 

Generalny Inspektorat Rybołóstwa Morskiego — δω ZEE 34 
Dalmor — Gdynia ul. Hrymewskiego 14 . 

Dalmor — Gdynia ul. Morska 

Baltica — Gdynia ul. 10 lutego 


Nowe Odbudowa 
w tysiącach złotych 


287 
964 

1904 

5 000 

30 000 

500 

3 000 
10 000 
20 000 

30 000 

3 490 
1 000 
5 000 
2 000 

4 000 

15 000 

6 000 
10 000 
5 000 
6 000 
12 000 
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ο É ο ες j Srodki Razem 
8 Ὁ Ęj 3 Okrešlenie inwestora lub inwestycy] το ος BERES własne 
N ο U ° == - 
R m | Βι | Βι w tysiącach złotych 
| | 
5 Budownictwo różnych ministerstw i urzędów 6 000 35 000 41 000 
| i| Odbudowa 6 000 35 000 41 000 
| 6 Budownictwo administracji samorządowej 一 | 3 000 一 3 000 
1 Odbudowa Ξ | 3 000 3 000 
| 11 | Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 34 200 | 106 000 40 985 181 184 
1 Wodociagi i kanalizacja 7 500 17 000 - 24 500 
Odbudowa 7 500 17 000 24 500 
| | 
| 
| 
2 Tereny zielone 6 700 | 一 38 985 45 685 
| Odbudowa 6 700 — 38 985 45 685 
| ' 
| 3 Urządzenia sportowe 3 000 = 3 000 
Odbudowa 3 000 | = = 3 000 
| 5 Rzešnie . | 4000 = 4 000 
Odbudowa == | 4 000 m 4 000 
6 | Zakłady Oczyszczania Miasta 17 000 | 6 000 一 23 000 
| Odbudowa 17 000 6 000 一 23 000 
7 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne = 75 000 = ` P πο 000 
Odbudowa - 75 000 -一 75 000 
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Nowe Odbudowa 
w tysiącach złotych 


Dom Żeglarza — Gdynia . 3 » P 3 ᾿ š a ò a 25 000 
Hartwig 一 Gdynia-(garaze) . M s : 4 . ΄ 2 000 
Budownictwo w strefie wolnocłowej 一 `Gdynia : A 5 000 
Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe — Gdynia (ul. Portowa) , : . 2 000 
Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe — Gdynia ul. Redlowska . k : 4000 
Państwowe Liceum Budowy Okrętów — Gdynia - Wrzeszcz . 4 000 


ο... Wojewódzki Wydziat EZ OŚ: 
Starostwa . ? a é L s a š : f 1 000 
Dyrekcja Odbudowy: 
Dyrekcja Lasów Państwowych i inne . i f ; 4 : 40 000 


5 θ᾽ Dyrekcja Odbudowy: 
Zarzad Miejski w Gdañsku : : ς 3 000 


ła pi: Wojewódzki Wydział Odbudowy: 

Wodociągi i kanalizacja — Kwidzyń . š : i A . 1 3 2 000 
Wodociągi i kanalizacja — Gardeja 5 a 5 d ; 1506 
Wodociągi i kanalizacja — Szturm à : š 5 5 : š s N 500 
Wodociągi i kanalizacja — Dzierżgoń . ; 5 - a Ą N 3 ; 2500 
Wodociągi i kanalizacja 一 Pruszcz š : . : ἡ ' ' : i 1000 
Wodociagi i kanalizacja — Nowy Dwór : s A š š ' f 1 000 
Wodociągi i kanalizacja — Nowy Staw s 3 3 : ; : I 1 000 
Wodociągi i kanalizacja — Starogard . : ; : ° 3 : ρου 
Dyrekcja Odbudowy: 
Wodociągi i kanalizacja -一 Gdańsk $ ° : ° ° 7 9500 
Wodociagi i kanalizacja — inne miasta ; : , a ° 5 : c 5000 


κ.» Wojewódzki Wydział Odbudowy: 
Zieleń Mieiska — Sztum . i t : : - a : ; 3 ' 100 
Zieleń Miejska — Kwidzyń . : : 3 ; a : p 3 : Ρ 300 
Zieleñ Miejska — Lebork - A ; à Ρ a F s : 800 
Zielen Miejska — Malbork 3 Ë d A : : 5 ἓ 300 
Zieleń Miejska — Pruszcz ç ε z : ; A 1 Ξ a ° j 100 
Zieleń Miejska —- Wejherowo τ í A P ` : ; ; A ; 400 
Zieleń Miejska — Kartuzy 3 z : s : b : : ; 2 250 
Ogrody działkowe 一 Pruszcz . d : A " A ῇ a / Š 250 
Ogrody dzialkowe — inne miasta . a : 4 3 : ξ ° : 1120 
Dyrekcja Odbudowy: , 
Ogrody działkowe — Gdańsk . 2 5 : 3 : F ` s : - 700 
Zieleń Miejska — Gdańsk wí Ὃς Ę 2 - a d ; q : ἢ 3 3900 
inne miasta . 3 "i d : š A - : { a a Y - 38 565 


SET: Dyrekcja Odbudowy: 
Budowa hali na stadionie miejskim — Gdańsk 


$ 5 Dyrekcja Odbudowy: , 
Rzeźnie 一 Gdynia . a ; : . : s - 5 5 - 2 000 
Rzeźnie 一 Gdańsk . x E : 5 : = 8 5 Ε : 2000 


ENG: Dyrekcja Odbudowy: 
Zakup i remoht sprzętu — Gdańsk : : š : : : 2 000 
Zakup i remont sprzętu — Sopot . š 。 s : s Š 1 000 


8 7. Dyrekcja Odbudowy: 
Miejskie Zakłady Komunikacyjne 一 Gdańsk, Gdynia i inne miasta 
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Dział 


Rozdział 


Paragraf 


Pozycja 


K 


WOJEWÓDZTWO GDAÑSKIE 


Określenie inwestora lub inwestycyj 


Targowiska 

Odbudowa 

Budowa magazynów i wystaw 
Targi i wystawy 


Nowe inwestycje. 


Zabezpieczenie zabytków 


Odbudowa 


Roboty rozbiórkowo-porządkowe 
Nowe inwestycje. 

Ulice i roboty inżynieryjne 
Ulice 

Nowe inwestycje. 

Odbudowa 

Grobownictwo 

Nowe inwestycje. 

Odbudowa wsi . - O 
Zagrody wiejskie 

Odbudowa i remonty 
Odbudowa 

Wiejskie składy sprzętu i materiałów 
Nowe inwestycje. 

Budynki szkolne . 

Szkoły powszechne 


Nowe inwestycje. 


Odbudowa 


Ε΄." Srodki 
skarbowy | bankowy własne 
i tysiącach złotych 
+000 2000 
4 000 2 000 
= 15 000 A 
x 15 00€ = 
ων 15006 
46 00 
46 00: 
29 000 
29 000 | 
36 000 6 610 
36 000 | 6610 
15 000 
21 000 | 6610 
1 500 | 
1 500 | = 
284380 | 121000 
229000 101 000 
229 000 | 95 000 
229 000 | 95 000 
| 6 000 
κ 6 000 
40 500 | --- 
37 500 | -- 
10000 | 
27 500 = A 


Razem 


46 000 


+6 000 


29 000 
29 000 
42 610 
+2 610 
15 000 
27 610 
1 500 

1 500 
+05 380 
330 000 
324 000 
324 000 
6 000 

6 000 
+0 500 
37 500 


10 000 


45 


WOJEWÓDZTWO GDANSKIE 


Nowe Odbudowa 
w tysiącach złotych 


$ 8. Wojewódzki Wydział Odbudowy: 
Targowiska w miastach na terenie województwa á a . " s 1 000 
Dyrekcja Odbudowy: 
Targowiska — Gdańsk i inne . š - : ' 5 000 


Sa Dyrekcja Odbudowy: 
Targi Gdańskie 


Rozdz. 13. Dyrekcja Odbudowy: 
Kościół N. M. P. — Katedra Morska — Gdańsk . ἃ A : š q 5 12 000 
Ratusz Prawomiejski — Gdańsk . ; 5 4 3 x 5 5 000 
Zbrojownia — Gdańsk . i : A ° 3 h : ` à 5 3 000 
| Domy zabytkowe — Gdańsk . k š $ š 4 ν à 10 000 
Inne zabytki — Gdańsk . E 3 a 4 : : : ° : 6 000 
Kościół św. ο ο, 一 Elblag ; A : A d a 5 p ; 4000 


Inne f 4 š Β ` ° ὁ : s è f 6 000 


Rozdz. 14. Wojewódzki Wydział ον ° h z A j : d 2 - 9 000 
Dyrekcja Odbudowy . Ε : : : k š A : , ; i 20 000 


SL Dyrekcja Odbudowy: 
Wojewódzki Wydział Odbudowy . à s f ς ç Ρ : ; 6 000 
Odbudowa ulic w Elblągu 3 p H > f 1 ° : $ 6 610 
Odbudowa ulie w innych miastach z P n N , 4 N 15 000 15 000 


Rozdz. 16. Wojewódzki Wydział? Odbudowy 


Poz. 1. Szkoła powszechna Wielki Klucz pow. Kościerzyna x ° } > 4 1 000 
Szkoła powszechna Niemamowo pow. Kościerzyna : : A 2 3 i 1 000 
Szkoła powszechna Sarnowy pow. Kościerzyna i É 5 X 7 i 2 000 
Szkoła powszechna Czarnocin pow. Kościerzyna : : š Ρ > ξ 1000 
Szkoła powszechna Demalin pow. Kościerzy na $ ' $ š Š s 1 000 
Szkoła powszechna Szlachta pow. Kościerzyna . A i 7 ο ) ' 2 000 
pow. Malbork 一 Stare Pole . P Ą : ; 3 = Ὁ : 2 000 


Poz. 2. Wojewódzki Wydzial Odbudowy 


` 
= - m. =u wama zr s Ñ = * = s wawas sara r= 
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r. i τ NM RE ao Środki Baza 
Ρος 5 „sd A ς Pes == 
š š | g a Okrešlenie inwestora lub inwestycyj skarbowy | bankowy własne f 
= Swa με mk w tysiącach złotych 
7 x Opieka nad dzieckiem ; 6 Ë 3 è 3 000 3 000 
1 Odbudowa . : ΄ 3 ς : : > 3 000 = 3 000 
3 Budownictwo zdrowia : r : š A 2 000 == 2 000 
A Ośrodki στον a s T 2 000 © 2 000 
> |POdbudowaWkn=(ieloa 2-0" SA OQ ASA A 2 000 A 2 000 
+ Budownictwo opieki społecznej 5 : 880 880 
[1 * Zakłady opieki społecznej 4 y ' h 880 880 
| 2 | Odbudowa . 3 ; : Ξ : : 880 880 
6 Oświata rolnicza . : z : : 4 š: 7 000 7 000 
| 11 Odbudowa . ἑ N ; 7 000 7 000 
7 Stacje melioracyjne . ξ : t 3 4 3 000 3 000 
1 Nowe inwestycje. 3 - ` | à 3 000 2 3 000 
| 8 Budownictwo majatków publicznych 2 000 20 000 -一 22 000 
1 Budownictwo Państwowych Nieruchomości 
Ziemskich . 3 Š 2 : |= 17 000 — 17 000 
1 Odbudowa . ς S ; : 5 ; d 一 17 000 17 000 
| 2 Budownictwo innych majątków publicznych . 2 000 3 000 5 000 
| ΜΜ πο i ze ο πα a ΕΤ 2000 | 3 000 5 000 
fi | Przemysł Budowlany > T à 8 : 98 837 39 900 138 737 
L | Państwowy Przemysł Materiałów Budowla- 
nych š a : f y - 6 000 6 000 
1 Ceramika ; : : š > 3 Β 5 一 6 000 6 000 
Odbudowa . : 3 : f š : . 2 6 000 = 6 080 
2 Spółdzielczy Przemysł Materialów Budowla- 
nych . : : : À ν a 7 = 1 000 6 000 7 000 
1 Beton 一 一 2 000 2 000 
| 1 Nowe inwestycje . = 一 500 500 
| |2| odbudowa 5 = 1 500 1 500 
3 Stolarka budowlana = 1 000 4 000 5 000 
1 Nowe inwestycje . -一 | = 2 500 2 500 
2 | Odbudowa — | 1 000 1 500 2 500 
3 > Samorządowy Przemysł Materiałów Budo- 
wlanych 4 4 Ξ : a = 17 800 | 4 800 22 600 
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Nowe Odbudowa 
w tysiącach złotych 


Poz. 2. Ośrodek zdrowia — Pruszcz . - 3 ἢ š j 3 250 
Ośrodek zdrowia — Mierzeszyń . 3 w E : - . š : 200 
Ośrodek zdrowia 一 Wejherowo . } ' A ° ; s A 250 
Ośrodek zdrowia — Nowy Dwór . f I ś - " - ， 300 
Ošrodek zdrowia 一 Luzino . à á à j 3 > š = : , 1 000 
Sal: Wojewódzki Wydział Odbudowy: ` 
Zakład rolny opieki społecznej — Kobysewo . ç s ; y - ; 320 


Zakład rolny opieki społecznej — Rolin : P ; 3 - - r s 560 


Poz. 1. Stacja pomp — Wiślinki pow. Gdański 


Poz. 1. Okręg P.N.Z. Gdańsk woj. Gdańskie 


Poz. 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 


So sl. Wojewódzki Wydział Odbudowy: 
Betoniarnia 2 à " ᾷ ë ; : 8 à 2 2 ° 500 
Różne obiekty . : : x š k 3 4 A 5 3 š 5 Ξ 1500 


83. Wojewódzki Wydział Odbudowy 


8-1 Wojewódzki Wydział Odbudowy: 


WOJEWÓDZTWO GDANSKIE 


τι Kredyt 3 
~ Β Š S Określenie inwestora lub inwestycyj z | | eY WEZ 
Ες skarbowy | bankowy 
à Ë: ë. ñ. e x m w tysiącach złotych ką 
| | 
| 
| 
1 Ceramika a ear PSA EDC aa. YP | 17 800 + 800 22 600 
2 | Odbudowa i ' - , : Š | 17 800 4 800 22 600 
| 
1 Sprzet budowlany - : : A h 5 一- | 17 000 - 17 000 
3 Magazyny i warsztaty - : > 9 : -一 17 000 — 17 000 
s. 1 Nowe inwestycje . . 3 µ š A 3 — 5 000 - 5 000 
2 | οπρπάονα. dateer a RLN ZY: . 12000 2 12 000 
pem Spółdzielczy Przemysł Budowlany . . - τ 57 037 29 100 86 137 
| | 1 Zakup sprzętu budowlanego . . . . = 33 037 13 600 46 637 
| | L| NOWE η οποιο 180060 6 | 33 037 13 600 46 637 
| | 3 Warsztaty i magazyny  . , 4 t F 24 000 15 500 39 500 
| | 1| Nowe inwestycje. . . . .. .. . = 2 000 3 000 5 000 
| 2 OdbUdóWAŁ mę <w ο ει ο 174.7. 5 — ' 22 000 12 500 34 500 
| Część 22. Ministerstwo Żeglugi. . . + 2601 028 842 137 3 916 275 7 359 440 
T Urząd Morski Gdańsk (uU ο E2 3121023 = 2 342 028 
| 1 | Odbudowa portu w Gdyni. ， . . ， 863 300 z = 863 300 
Ë Roboty inzynieryjno-wodne Ὃ 514 700 514 700 
| 1 Nowe inwestycje . SP: 3 3 ς 5 3 12 500 12 500 
RSSI 
ΡΝ 2| Odbudowa . s ς 8 αυ ον “Ἢ 387 700 = 487 700 
| 
| 31 Renowacje . 9 Ç á , . : š 14 500 14 500 
2 Roboty inzynieryjno-ladowe ° ° 84 000 一 一 84 000 
| 1 Nowe inwestycje . 3 A - Ξ k " 13 000 = 13 000 
od 
| | 
| | με =" αν r Mię oe 57 000 = 57 000 
x 


Poz. 


Poz. 


Poz. 


Poz. 
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Wojewódzki Wydział Odbudowy: 
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Nowe Odbudowa 
w tysiacach ztotych 


Cegielnia — Wydziału Powiatowego w Tczewie (Opalenie) 10 100 
Dyrekcja Odbudowy: 
Cegielnia Zarządu Miejskiegow Gdańsku 12 500 
Dyrekcja Odbudowy: 
Baza sprzętu w Gdańsku . 4 3 ὃ ; í s Ñ ç : , 5 000 
Baza sprzętu w Gdańsku . } i 2 š i . š 12 000 
Dyrekcja Odbudowy: 
Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane Oddział w Sopocie i 10 637 
Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane — Robe morskie w Gdyni 1 r 36 000 
Dyrekcja Odbudowy: 
Budowa magazynów i warsztatów Grupa Techniczna w Gdańsku Ξ z 15 000 
Budowa magazynów i warsztatów Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane 
Oddział Sopot . j - ` A ° ν : n s : ; a à 5 000 
Rózne obiekty 3 2 κ š d 9 Ñ : 4 ; 19 500 
Nabrzeza: 

część nabrzeża szwedzkiego i mola 250 mb. 
Falochrony i ostrogi: 

Podwodna część falochronu wschodniego 160 mb. . i ' 51200 tys. z1 

Nadwodna część falochronu wschodniego 550 mb. . 3 SWEMU go 

Rozbiórka falochronu angielskiego 123 mb. i śląskiego 124 mb. 54000 .. ..-᾽ 
Nabrzeza: 

Angielskie Š ° : À 5 ° 7 A r r i - 1000032. 

Śląskie 520 mb. 4 ! : 2 % f } 3 ° } . : 1495500 r 

Czechostowackie 8 A 5 » k : š : ° 5 Ë - SN A= 

Rumuńskie 500 mb. š ` : ; 3 ; ξ x ; - : 115/000 -- 
Roboty czerpalne: 

usuwanie wraków w porcie . ᾗ b 2 À ᾿ ᾿ : ; : : 49500 ,, , 
Falochrony i ostrogi: 

Falochron szwedzki i wschodni . ' F ; . d e a š ° 12/0005 pas 
Wymiana ram odbojowych . : 7 7 : 3 ` 3 : 5 : : ZAWO - 3 
Wodociagi i kanalizacje: 

Instalacje przeciw-pożarowe w magazynach d z š Ç - . 3000 , , 

Przepompowania na terenie Biura Portowego 3 9 Ξ 1 300 5} 

Ujecie wody dla wodociagu portowego : 8 i š ; i 8700" τ. - 
Wiadukty i mosty: 

wiadukt Nr. 4. - A 4 : : ; A - 47000 ,, ,, 

νου 1 z ; a : N š 5 5 - ~ Ε - 5100003 
Roboty porządkowe: 
usuwanie gruzów na terenie portu à 2 è Ρ ; Š - 3 - 5000 „A: 
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M. Kredyt własne 
μια E s= 39. A R: - gee Razem 
5 J 
z Š MIE Określenie inwestora lub inwestycyj skarbowy bankowy rodki 
N ο 5] : 
Η 5 AJA w tysiącach złotych 
| 
3 Renowacje 14 000 = 14 000 
| 
| 
38 Roboty budowlane 65 600 一 == 65 600 
1| Nowe inwestycje . 8100 | 8100 
2 | Odbudowa 57 500 | “< FF 57 500 
ο 
K Roboty mechaniczne i elektrotechniczne 191 000 | = = 191 000 
1| Nowe inwestycje . 96 000 | = z. 96 000 
| . 
| 
2 Odbudowa 66 000 66 000 
| 
| 
| 3 | Renowacje 29 000 = = 29 000 
| 
| i 
| 
| 
5 | Projekty na r. 1949 8 000 8 000 
` 1 Nowe inwestycje . 8 000 = — 8 000 
| 


WOJEWÓDZTWO GDANSKIE 


Poz. 3. Drogi i tory: 
Przebudowa i remnot dróg na nabrzeżach š Ρ ; ə 8 000 tys. 
Wodociągi i kanalizacja: 
Sieci wodociągowe na nabrzeżach 3 è : š $ : 3 ° 6000 . 


Poz. 1. Magazyny portowe: 
Budynki gospodarcze, specjalne i inne: 
Stacja sygnalizacyjno-mgłowa 700 mê. 
3 szalety publiczne . 3 ; à i - K k : 
Laznia dla robotników portowych w Gdyni ἡ ` ; 3 4000 . 


2100 ,, 
2000 ,, 


Poz. 2. Magazyny portowe: 
Magazyn Nr. 7 — 8171 m? ° 3 2 i A 1 5 3 3 ὶ 15500 
„Cukropol* I/II 9400 m? . è ; ° Ρ 3 - : 10 000 
Nr. 10 na nabrzeżu Rumuńskim 12 100 m° z A : : a ; Ξ 10000 , 
Ντ. 6 pokrycie dachu i naprawa . ξ A É 4 2 : - $ 5000 ,, 
2 magazyny na materiały łatwopalne . i d 2 和 : 3 F : 2500 ,, 
Roboty wykończeniowe w magazynach . 3 r ? X w ' : ; : 8000 ,, 
HE Magazyn „Cukropol* ITI/IV 4960 m? . : a A r Ξ š 3 3 : 5000 .. 
R 


„ 
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Budynki specjalne: 
Podstacja koło magazynu .,Fettera“ 1500 ,, 


Poz. 1. Roboty mechaniczne: 
Zakup i montaz 7 dwigów 3 tonowych . 
Zakup 2 dźwigów 3 tonowych . 4 
1 dźwig mostowy na nabrzeżu Czechosłowackim 


Zasobnik do rudy 


45000 ,. 
14000 , 

5000 ,, 
10 000 


Montaż dźwigów z demobilu - r A A Ą : p š 6 000 
Roboty elektrotechniczne: 

Centrala sygnalizacyjna przeciwpożarowa 3 3 ' : 3 3 3 Š 3 000 
Instalacja podstacji kolo magazynu ,,Fettera“ 
Centrala telefoniczna E ξ s i 


3000 ,, 
10000 ,, 


Poz. 2. Roboty mechaniczne: 
Remont i usuwanie dźwigu Nr. 34 . 
Usuwanie dźwigu Nr. 11. 


7 000 
3 000 


Tory poddźwigowe . í : P é. ) j 15 000 
Estokada toru poddźwigowego. przy magazynie Nr. 10 1 3 j š ο Ξ 8 000 
j : É - ᾽ 1 1 3 A a : 7 000 


Dokoñczenie robót . 
4 000 


Podciagniki do wagonów 
Roboty elektrotechniczne: 
Piorunochrony na magazynach 
Oświetlenie nabrzezy . 
Instalacje siłowe w magazynach 
Doprowadzenie energii elektrycznej do dźwigów 1 i drobne remonty . 


3000 ,, 
6000 „ 
3000 .„ 
10000 ,, 


Poz. 3. Roboty mechaniczne: 
Przeniesienie dźwigów 
Roboty elektrotechniczne: 
Rozbudowa podstacji Nr. 25 w magazynach „Cukropol* 1/1 . - - 3 000 
Rozbudowa podstacji w magazynie Nr. 4 do ih. 500 KVA Dworzec Morski : 3 000 
Nr. 3/5 do 1.000 KVA Nab. USA . 3 4 000 


Nr. 1 do 500 KVA Nab. Rumuńskie . 3 000 
Przeniesienie podstacji rozdzielczej „Antonio Delfino“ do mag. Nr. 3 . . 4 000 
Wymiana kabli wysokiego napięcia w rozbudowie sieci . . : Š 4 000 
Demontaz kabli i urzadzeñ elektrycznych . Ξ d i i ë : 2000 , 
Rozbudowa stacji rozdzielczej na transformatornię : - A : 1 2000 , 


4 000 


Poz. 1. Projekty nowych budynków na r. 1949 | 
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— asa ÓA 
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Określenie inwestora lub inwestycyj 


Odbudowa portu w Gdańsku 
Roboty inżynieryjno-wodne 


Odbudowa 


Renowacje 


Roboty inżynieryjno-lądowe 


Odbudowa 


Roboty budowiane 


Nowe inwestycje . 


Odbudowa 


Renowacje 


Roboty mechaniczne i elektrotechniczne . 


Nowe inwestycje . 


Odbudowa 


Kredyt Środki 
s: ARA: 1 Razem 
skarbowy bankowy - 
w tysiącach złotych 
779106 779106 
256 000 | 256 00 
234 006 = 234 00C 
2700 |. κα -- 2 22 006 
25000 ; -- 25 000 
25 000 | 25 000 
] 
81 600 | = = 81 600 
48 100 ~ == 48 100 
30 500 -- = 30 500 
3 000 — SĘ 3 000 
408 500 c= = 408 500 
85 000 85 000 
l 
| 
301 500 = 301 500 
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Poz. 1. Falochrony: 
Fałochron wschodni . : : a 5 ; 9 - p ° ° 3 ë 8000 tys. zł 
Nabrzeża: 
w Strefie Wolnocłowej 650 mb , š £ : : š - 1040007, 
na Leniwce Dworzec Wiślany 350 mb . i - - = - - - š 60000 , , 
w Basenie Górniczym 421 mb - : 3 : Š 2 ° : A 50000 , om 
na Mołtawie w różnych częściach portu Ë Ë - - Š r a 3.0008, -ῃ 
Roboty czerpane: 
usuwanie wraków w porcie . : š - S š ; E ` š 43000 , , 


ῬοΖ. 2. Falochrony: 
Pomosty ratownicze na falochronie wschodnim : 5 ; , 12000 . 
Nabrzeza: 
W Kanale Portowym kolo magazynu Nr. 2 : ; - : : ; : 10000 . 


Poz. 1. Drogi i tory: 
Drogi i dojazdy na teren portu . z 3 š ° 3 9 ) ` 7 100005 + 
Wodociągi i kanalizacja: 
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna na terenie portu . } : í R 1010000592 


Roboty porządkowe: 
Usuwanie gruzu i zniszczeń wojennych 2 a 2 5 : : : : 5 000 


Poz. 1. Magazyny portowe: 
Magazyn Nr. 3 nadbrzeża północnego w strefieWolnocłowej 10000 m? 3 SUW 2 m 
Budynki gospodarcze specjalne i inne: 
Poczekalnia dla pracowników PO : < ΗΠ Ἢ 2 
Szalety publiczne w porcie . ῥ : 1 a e Ξ : l 800 
Budowa łaźni w Nowym Porcie . s É k ; 8 : : - 9 4000 „ α 
Magazyn na Kanale Kaszubskim . ο 5 A : ; : : 5 5 10000 ọn ,, 


Poz. 2. Magazyny portowe: 
Magazyn Nr. 4 w Kanale propan x 3 s ç Á 3 : : : 9 0000 -ᾱ. η 
Elewator Nr. 1 na Holmie . ; s : > "ΠΠ0 7. 
Dokończenie robót i rozrachunki za budowę magazynów ἕ - à a 9500 ,, .. 
Budynki gospodarcze i specjalne: 
Wyposazenie nadbrzezy w podreczne warsztaty l š ° s : 2000 , » 
Podstacja elektryczna w strefie Wolnocłowej połdn. : š : š : 40005273 
Podstacja elektryczna w Kanale Portowym ; š . ° Š $ : 4000 „ . 
Roboty wykończeniowe i rozrachunki . : . ὰ š : ë : : 7 000 


Poz. 3. Magazyny portowe: 
Elewator Nr. 5 


Poz. 1. Roboty mechaniczne: 
3 dźwigi 3 ton. na dworcu Wiślanym . $ š + 5 : : : 195000088 
1 zasobnik rudy ᾿ - BAW Ὁ w 
Zakup i montaż urządzeń do przetaczania wagonów š r ć š 4090 , , 
Budowa torów jezdnych pod nowe prz:noszone dźwigi . + 33000 „ » 
Roboty elektrotechniczne: 
Zasilenie elektryczne dźwigów . 5 a 5 ; 5 20.080) „MS 
Budowa piorunochronów w różnych miejscach portu : : : š SWW z 2 
Budowa automatycznej centrali sygnalizacyjnej przeciwpożarowej - - 2/0008, 2 


Poz. 2. Roboty mechaniczne:' 
6 dźwigów 7 ton. na Dw. Wiślanym 3 - ç 105000 5 « 
11 dźwigów 3 ton. na Kanał Portowy i Str. Wolnocłowej : : - = 140000 gs y 
Przenoszenie dźwigów i zakończenie remontów . - - ` . . 8000 , » 


| Rozdziat 


| Dzial 


Ó | Paragraf 


το 


| Pozycja 


Określenie inwestora lub inwestycyj 


Renowacje 22 000 
Studia, badania i projekty na r. 1949 8 000 
Nowe inwestycje . 8 000 
Inwestycje związane z > Po | 

Gdańsk — Gdynia . 479 093 
Pomiary portów . 5 500 
Nowe inwestycje . 5 500 
Tabor pływający . 307 698 
Odbudowa 307 698 | 
Urządzenia portowe 165 895 
Odbudowa 145 895 
Renowacje 20 000 
Małe porty i wybrzeże w rejonie Gdyn 

i Gdańska i . Š f š 186 535 
Urządzenia portowe 125 894 
Odbudowa 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 


skarbowy | 


125 894 


Razem 


w tysiącach złotych 


22 000 


8 000 


= 8 000 


== 479 093 
5 500 
= 5 500 


= 307 698 
307 698 


165 895 


145 895 


20 000 


aj 186 535 


=p 125 894 


=: 125 894 
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MPE BZ Ce z Es: GOW αμ δ 5 


Zakończenie remontu dźwigu Nr 9 . : f š : : À 3000 tys. zł 
Wykoñczenie_robót i rozrachunki . - j ; ᾿ ' š - 1000 a 
Roboty elektryczne: 

Podstacja w Strefie Wolnocłowej połd. A η , a ὶ : ; ł0000 , , 

= 党 ` półn. ᾿ k ᾗ ⁄ Š $ 3 A 10000 „ . 

» Dworzec Wiślany . 3 ἃ ' Ϊ ' s : ; ; ó 10 000 , , 

5 na Holmie : d 5 i ñ x 4 a! 3 ᾿ : d 8000 , , 
Oświetlenie nabrzeży š ó 3 8 y : ' Š f T x š 8000,43 
Budowa telefonów w porcie . š z, » f 7 5 ; à ; 10000, ,, 
Roboty wykończeniowe i rozrachunkowe : 3 ç A p ; Ë 11000 , , 
Podstacja w Kanale Kaszubskim . ; h : ν Ç 4 6 a z 19001, Ν 


Poz. 3. Roboty mechaniczne: : 
Przeróbka i montaż dźwigu mostowego Nr. 4 - 3 : 15000 , , 
Roboty elektrotechniczne: 
Przeniesienie podstacji Nr 3 w Kanale Portowym 2000 „ , 
Wymiana dosyłkowych kabli wysokiego napięcia . : : 5.000... — 


Poz. 1. Studia, badania i projekty na r. 1949 


Poz. 1. Pomiary portu Gdynia . Ξ - ` : š 3 - ; ° - 2500 
Pomiary innych portów . : y e - - Š 8 š - y a 3 000 


2 łodzie pilotowe (import) É : š ` 9 ον i a ; 5 : 3 20 000 κ... 
Remont taboru pływającego . : ° # ; š : ` š : : : 24060 , ,, 
Zakup holownika (import) . . a : 9 3 ; f pw" A Ë a 90000 ,, , 
Zakup 2 łodzi (import) . ç a . : a ; z : { : 18000 , , 
Zakup 1 kutra pilotowego (import . : À A > 1 J » ; ; 4 5630097 
Uzupełnienie łodzi pilotowych (import) . θ : } A $ : 670307; 
Koszty transportu dostaw UNRRA i Demobil (import) g ` ; ; ς Š 31328, w » 


Poz. 1. Urządzenia przeładunkowe è ç 4 b 2 2 4 上 } : 2 64 370 
Nadbrzeza . A : | 5 : A b : ; 3 i : 6000 „ , 
Sieci wodociągowo-kanalizacyjne ć : ι A : 3 ë : : : 5 270 
Magazyny portowe . A Ą 3 f 5 : ; 3 ; a 21/000- p 5 
Remont urządzeń przeładunkowych : > a 5 3 5 p : ο ' 34000 ,„ , 
Remont nadbrzeży . . à 5 : 4 : 3 À ; ; 12000 , ， 
Sieci wodociagowo- Kanalizacyjne ; : “ A f Ε À : 可 0 208 52 03; 


Poz. 2. Przebudowa torów kolejowych 


Poz. 1. Budynki gospodarcze i specjalne . š ' : 5 ' ; ° 5 πο 
Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne ; ο Š } z 6 3 2607 no s 

Stacja ratownicze d s t ἦ f ? : : : 3 Ν 82531. Ἢ 

e Kapitalny remont stacji ratowniczych ἆ 5 a e j : A ' ; 604 „o ,, 
Sprzęt ratowniczy . : ; é ὃ h : a ° $ i À 4 T 200 m 

Latarnie morskie 3 f ; : 2 k 7 ἢ ΡΘΕ, ο o 
Latarnie morskie uruchomienie świateł i remont E ; κ 2 w > 3 450 ο τρ 
Nadbrzeża Władysławowo e a : : ᾿ s 2 : * 9 - 3 3240 „ , 

Molo Władysławowo ! Š . š a ; a ψ $ 4 : ; ) 10000 „ . 

Molo Jastarnia-Hel . : j * j . d . bę, 3 : š z 10000 , , 


Poz. 1. Rewindykacja taboru pływającego ` Š : ; s A : : š 84010 , , 


| Holownik ,Balltrum“ (import) . N : 1 p : i 4 0 | 5 : 32 000 
N 
| 
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Kredyt | Środki 


Rozdział 


f -8 : Razem 
Określenie inwestora lub inwestycyj skarbowy katy | własne 


Dział 
Paragraf 
Pozycja 


w tysiącach złotych 


Roboty czerpalne 
Odbudowa 
Umocnienia brzegowe i pomiary 


Odbudowa 


Tabor pływający 
Odbudowa 


tu 


Projekty i kosztorysy na r. 1949 


Odbudowa 
Służba hydrograficzna 
34 000 | 


Zakup wyposażenia nawigacyjnego . 34 000 


Nowe inwestycje . 34 000 | 34 000 


. 


Przedsiębiorsttwa portowe 一 | 99137 17 865 117 002 


Hartwig S.A. = 8 000 2 000 


| 
Tabor samochodowy == 8 000 | 2 090 


Nowe inwestycje . = 8 000 2 000 


Łuszczarnie Ryżu 一 i 10 000 


R w 
= = = τὸ i 
— P — TZ Z U U U I DON zs | 
mee aeea -—  — — NAN 
N N 
`D o ο m 
N N 2 o 
Oo Co Koj Ὁ 
= = ο Ὁ 
΄ 
N N 
o κο © m 
N N o No) 
ο Co o V 
=> = ð © 
gg 


22 770 22 770 
22 770 22 770 
1600 | 1 600 
1 600 | = 1 600 
34 000 | - 34 000 
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Kafary 2 ο z : 5 4 Ν . i Ξ ° A 2139 tys. zł 
Pomosty rybackie ; 2 ; : : - : : ç ΩΩ) mE 
Budowa kaszyc . ó 3 x A f 5 ; A j ; 3 1312 T A 
Urządzenia przeładunkowe 3 E p š š Š : j š ; f 10000; a 
Ostrogi morskie . 5 á d τ P 3 : ; ; : y 4 3 ; 4650075 57 
Budynki warsztatowe 5 A £ A d A ε ξ : ź : f 2552 πὶ ο 
Budynki gospodarcze i specjalne « : 5 : a : 3 : š 9 16649 %+ 2: 
Strażnice na wybrzeżu . Š ° 3 ⁄ ; š 68577... 
Inwestycje wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe š d š š : ; 21058 WAB 
Kapitalny remont stacji ratowniczych . š z 5 3 š ° : 5 ; 69275 a 

Zakup sprzętu ratowniczego 5 ° 5 ? R z ` p a ἢ 1200 „38 

Remont latarni i świateł . ° ; Ę : a © : : ' š 587 τρ 

Odbudowa mola w Łebie . 5 : š 2 j 1 5 : A 3 SISE w w 

Odbudowa Kanału w i Ok : A i 3 š x. ; 3 ° L 8000 MTEF 
Budowa ostróg morskich . ᾿ w κ 2 á 3 š : a 5 i 16 416. „MS 
Zakup dźwigu pływającego . ; ; ' A : 3 ° : i 156/000 x< + 
Remont dźwigu w Elbtrągu . 3 h i ° š A ` š š : πεν. τ 


Remont pomostów i przystani š δ ¿ - ; š ú p ; 2413 1., ο 


Poz. 1. Ochrona, umocnienia wybrzeża : 5 5 z ` : : 3 5 : Ξ 4 16012 43 
Lasy ochronne wybrzeża . š τ A A ς š : 3 x: p , 2 21663867 ῃ 
Pomiary wybrzeża . a [ š 5 Ë M a Ë Š Ξ : : š 3500,98 
Pomiary portów ç s Š 5 Š : A 3 A : s É à ; 2252 e Ἡ 
Ziemie Odzyzkane: 
Ochrona i umocnienia wybrzeża . ; ° : : : : ; J A ° που - 
Lasy ochronne wybrzeza . - 3 Ą : 5 É 2 > 4 : : μη ο ῃ 
Pomiary wybrzeża . - ; : š i á Ë : ; A ñ : . 3000 345 
Pomiary portów : 5 ; s A l Ξ i 3 8 : š : 2330 ZA 


Poz. 1. Wydobywanie i remonty wraków . z - š : 4385 , » 
Ziemie Odzyskane: l 
Wydobywanie i remonty wraków . : ° i . - - - ξ b 4385 , w 
Zakup holownika dla Łeby . Š : Ë 5 Š : : Ξ Ξ N s TI 000. a 


Poz. Projekty i kosztorysy na r. 1949 

Poz Zakup radiolatarni 12 000. as 
Zakup kabli nadziemnych i podziemnych (1500 308 
Zakup instrumentów pomiarowych i nawigacyjnych 000 AE 
Zakup urządzeń radarowych . A b > 8 51000 5,823 
Zakup luster pełnomoskich G 000242 
Zakup motorówek do prac nawigacyjnych . 2100057952 

Poz. 1 samochów warsztatowy, 4 samochody ciężarowe i inne 


Zakup holowników . a H A B - : a : : - - - j 7000 s ν 
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| l 
j et Kredyt 
ΕΝ ΕΝ] AT p Srodki κών. 
5) 8 5 Ą Określenie inwestora lub inwestycyj Bańkowy span k. własne 
Al5|d|8 = La 
n m n x w tysiącach złotych — | złotych 
' | 
f 1 Magazyny τε 10 000 = 10 000 
1 Odbudowa . 1 : 4 ; s i - 一 | 10 000 = 10 000 
4 | Przedsiębiorstwo Robót OWCZE” Mor- 
skich . A n f - 81 137 6 000 87 137 
1 Sprzęt do robót inżynieryjsko-morskich . 3 — 81 137 6 000 87 137 
1 Nowe inwestycje . 5 : ° a: : 5 一 | 81 137 6 000 87 137 
| I 
| | 
| : 
5 Polska Agencja Drzewna . E | cd 9865 9865 
| 1 Place i magazyny F E 9 865 9 865 
1 | Nowe inwestycje . Ea 2 349 2 349 
| |2] Odbudowa . ? : ! 3 A Ë : = 3335 3 335 
| 3 1 Renowacje . 4 ś 3 ; A i = 一 4181 4181 
4 Żegluga : : š 9 ë à ; β = = 3 875 410 3 875 410 
1 Gdynia — Ameryka Linie Żeglugowe S. A.. = 一 3 875 410 3 875 410 
l Tabor plywajacy . : « xAME A 3 = F 3 812 800 3 812 800 
{| Nowe inwestycje . 3 s . A 3 一 -一 2 840 000 2 840 000 
2 Odbudowa | 一 一 - 972 800 972 800 
1 | i 
1 
| | 
| 2 1 Warsztaty, budynki i magazyny . - | = | = 62610 62 610 
| i 1| Nowe inwestycje . | = = 62 610 62 610 
| I 
5 Zjednoczenie Stoczni Polskich . | 三 528 000 一 528 000 
1 Urzadzenia techniczne ` | = 425 500 一 425 500 
| 11 Nowe inwestycje . | = 6 000 = 6 000 
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Poz. 1. Magazyn w porcie Gdynia 

Poz. 1. 2 dźwigi gąsiennicowe 5 t. . h 3 t ú 3 r k : 3 τ 4750 tys. zł 
Lagry łyżkowe 0,75 mè . Ρ 2 4 š p ; : $ ; Š ; 2: 2200755 
Tokarka 1600 mm . š s 2 2 a f 3 4 3 ° a A ç 1500592 
Różny drobny sprzęt . 5 ' : > p . ， : . : Ιαν Ὁ 
2 katary parowe (7 Holandii) . ` ; ς : 27 00029. τ 
Rózny drobny sprzet (ze Szewcji) š : ; N : : 2 d : E ' 14000 , . 
Pompy przeponowe (z Czechosłowacji) . « : : š : ; ; : à 3400 . „ 
Koszty transportu UNRRA i Demobilu . ñ ; š > } 1 : ; - 262847 „Wę 

Poz. 1. Sztamplowiska na placu przeładunkowym w porcie Gdańsk 

Poz. 2. Place przeładunkowe w porcie Gdynia . A E 3 3 š 5 y : £ kabisa as SZ 
Bocznica kolejowa w porcie a š š š N | : NOZE 
Bocznica kolejowa w porcie — instalacje elektryczne = > Ξ WALNEJ ον. 

Poz. 3. Plac przeładunkowy, przebudowa bocznicy kolejowej Gdańsk 

Poz. 1. 6 rudowęglowców a 2500 DWT f 3 : a ; 了 358400 ,, . | 
4 holowniki a 400 MK : . ó - 4 : 3 96000. , 
4 rampy parowe a 4800 DWT s : ᾿ ? : ; I : 230400 , ., 
5 motorowców drobnicowych à 650 DWT 1 5 ` Š A > š ' 128 000 „ α 
2 motorowce typu „Lewant“ å 4000 DWT š ° ? : > ς : 3 230400 , , 
8 parowców typu „Kolno“ á 3200 DWT ` Ν f ; Ἷ ] : 409600 , , 
10 holowników portowych à 40 MK š ; À ; 3 . i x 48000 ,, . 
4 motorowce typu „Bielsko* à 7000 DWT : I 1 ' j 5 ς t E k » 
WPC P pp: å 1500 DWT š ς A j ; ° : 104000 , ,, 
2 motorowce stocznia Goole á 1125 DWT : : 2 i ° - 2 è 176.00015 η 
„Lublin“ (chłodniczy) å 2000 DWT ° z ; A 4 : i 64000 ., , 
Tankowiec . i : A 3 3 A $ 800 000 ., , 
Sprzęt dla ratownictwa morskiego : t a i 5 ' A ś 19200737 

Poz. 2. „Oksywie“ . ° A s f z - 4 d x ' K ° A 1120092393 
ida . š A : : : Á 0. h Š : Ë A ἢ ς 9600 6205 
Tabor holowniczy ! ` : 3 ' ἑ 3 - i A i : : 32/0000 5,743 
„Lechistan* i < ó : > s : Σ : ' 16000!» τη 
„Kołobrzeg“ ) s : : i 5 : 5 a κ ; : : 91600 „73 
„Warta“ à ' A i 4 5 5 š 3 ç : : 9 š - 232000 , , 
Barki 1 Lichtungi : 3 . 3 j j 3 4 s i : ; 22400 ,, ， 
Różne drobne γον À f : A Š : ; : ; } š | 24000 ,, , 
„Jagiełło“ - a . k ; ) 2 j a" 1 ; : ° : 344000 , . 
„Pułaski” , š : , l š : ` : A : Ξ a u 112:0007 ο 
„Kościuszko ` ; ' ' : ; 2 ' ; - - - 460/000 5 να 

Poz. 1. Adaptacja budynku warsztatowego i wyposazenie w sprzet . ° Ξ ο A ΞΘΙΟΙ χπ. Ἢ 
Zapłata za budynke dla Zarządu Głównego w Gdyni 4 : ; A 50160030 - 
Magazyn towarów wolnorynkowych w Gdyni . 2 : : i : - 8 91600 να. 


Poz. 1. Wyposażenie Centralnego Laboratorium. 
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Kredyt r 
z r A = f Y Srodki PM 
ë R Ej 5 Okrešlenie inwestora lub inwestycyj skarbowy | bankowy własne 
N| O σ ° — E . 
n 名 R | Ë: w tysiącach złotych 
| 2 x Odbudowa 3 $ O: ° a — - 389 500 399 500 
l 
1 
| 
3 | Renowacje . . ， - - : . : 30 000 30 000 
2 | Różne . ! i N ° ą a ; š 102 500 102 500 
| 1 Nowe inwestycje . 5 : š Ë 2 3 一 15 000 * 15000 
| 
2| Odbudowa . ; a : : : : — | 87 500 == x 87 500 
6 | Państwowa Szkoła Morska ; ΐ : : 24 000 = : ` 24 000 
| 1 Tabor plywajacy š Š : A A ; 24 000 一 = 24 000 
| 1 | Odbudowa . š : : š ; ? : 24 000 一 24 000 
l 
7 | Rybołówstwo . : k . z ” - 235 000 215 000 23 000 473 000 
1 Tabor piywajacy 7 000 215 000 13 000 235 000 
1 Flota rybacka š ' í ΄ Ε : 4 Ε 215 000 13 000 228 000 
1 x Nowe inwestyeje a TS AAS 188 000 x 12 000 200 000 
| | 
| 
| 2] Odbudowa . 3% « ρον ° 一 | 27 000 1 000 28 000 
| 2 Statki dozorcze . ; A A š ` Ç 7 000 一 一 7 000 
| 1 | Nowe inwestycje . 3 A r : ΄ : 7 000 一 一 7 000 
3 Zakłady obsługujące rybołówstwo i š 228 000 = 10 000 238 000 
i Chłodnie i urządzenia chłodnicze i i 181 000 m 一 181 000 
1 Nowe inwestycje . 181 000 一 181 000 
2 x Inne zakłady 47 000 | - | 10 000 37 000 | 
l 
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Poz. 
Poz. 
Poz. 
Poz. 


15 


„Obrabiarki 
Narzędzia - 
Urzadzenia centralne 5 


Koszt przeniesienia mas yn i urządzeń technicznych ze Stoczni nr. 12 
Koszt kamasacji Stoczni nr. 1 ze Stocznią nr. 2 : A Š Š 


Szkolnictwo zawodowe 一 Wyposazenie Gimnazjum Mechanicznego ΝΟ i po- 


moce naukowe 
Bezpieczeństwo pracy — urzadzenia zabezpieczajace, ambulatoria i inne 


Budynki warsztatowe, hale, budynki szkolne i doświadczalne . 
Place, nabrzeża, dojazdy f Ą š š : : Ą 
Środki transportowe . 

Wyposażenie straży pożarnej 

Żłobek . ° 


„Dar Pomorza“ . 
„Zew Morza i „Neptunia“ 
Wyposażenie taboru 


Budowa łodzi motodrowych i żaglowych 
„ ratowniczych dla trawlerów „DALMOR“ 

Zaopatrzenie taboru w sprzęt . 
Zakup maszyn dla trawlerów „DALMOR* 
Motory do kutrów „DALMOR*, import . 
Koszty transportu UNRRA i Demobilu . : 

Wykończenie budowy kutrów z roku 1947 一 M. ję R. 
Budowa 10 kutrów matych — M. L. R A 
Budowa kutrów 15 metrowych x É 
Budowa kutrów dalekomorskich stalowych ó 
Rozpoczęcie budowy 15 trawlerów małych — M. RR: 
Budowa trawlera — „DAIMOR* Ξ κ 3 
Motory (35 kutrowych i 60- łodzioowych) 


Remont kutrów . 
Generalny remont trawlerów — „DALMOR* 
Remont trawlerów „Delfin“ ᾽ 


Budowa statków dozorczych 


Budowa chłodni w Gdyni — M. Z. R. . 

g, we Władysławowie — M. Z. Tu το š: 3 
Urzadzenia chłodni oraz zamrażalni i fabryki lodu w Gdyni — M. Z. R. ` 
Instalacje chłodnicze 一 Władysławowo . - : : 


206 000 tys. 


43 500 
140 000 


18 000 
12 000 


4 000 
11 000 


54 500 
17 000 
10 000 
4 000 
2 000 


8 000 
15 000 
1000 


1000 
1 000 
1 000 
1 000 
30 000 
10 000 
18 000 
15 000 
1 000 
11 000 
50 000 
60 000 
1 000 


1 000 
20 000 
7 000 


80 000 
10 000 
83 000 

8 000 
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2 δω. δν + Srodki Razem 


Określenie inwestora lub inwestycyj własne 


w tysiącach złotych 


| 1| Nowe inwestycje . ; h 3 : é 47 000 | =. 10 000 57 000 


Rozdział 
Paragraf 
Pozycja 
A 
H 
s με} ο 
e. 
σσ “< 
H 5 了 
EU 
3 | 
: 
SE | 
ας gh | ας -ᾱ-----. EE 


| 
| 
l 
! 
| | 
| 
Część 23. Ministerstwo Leśnictwa . . N 33915 22 333 30 731 86 979 
9-4 Przemysł μα dk ο πώ Ὁ ==. 17 044 15 588 32 632 
|1 | Tartaki . . s 5 : ' A ° : | 17 044 13 621 30 665 


| ΠΠ Nowe inwestycje . ; L 7 š - 17 044 = 17 044 


2 Odbudowa . š š z °. Š š a 一 一 2718 2718 
3 Zabezpieczenie . ο ΑΝ „A> = | -- 1500 | 1 500 
| 4 | Renowacje . ; a ; ς A ; == = 9 403 9 403 
I l 
| 
2 Przetwórcze Zakłady Wyrobów Drzewnych . 一 | = 1 967 1 967 


1 Nowe inwestycje . 3 š à k 6 Ρ | GF 1 967 1 967 
2 | Transport i komunikacja . 3 š ù a = 3 439 2 050 5 489 
1 Komunikacja x ; . : s ο 339 一 339 


1 Linie telefoniczne z : : 5 A τ 339 = 339 


1 | Budowa linii telefonicznych . í | š š | 339 = 339 


2 | Transport š ͵ š V š ' y R 3100 2 050 5 150 
2 Transport drogowy . -.  . . ..  . = | 3 100 2 050 5 150 


| 2 Urządzenia warsztatów samochodowych ma- / 
| gazynów, garaży i stacyj benzynowych 5 = = 2 050 2 050 


| 8 Zakup środków transportowych 5 ; a == 3100 — 3100 
3 | Zalesienie i ochrona lasów . . . . 33 915 są > 33 915 
1 Zalesienie . : s : { 3 . 33 915 = - 33 915 
4 Gospodarstwa uboczne x ; Σ : ; = 1 850 2 101 3 951 
1 Rybołówstwo f 3 å ¿ . a 3 = 一 105 105 
ps Renowacje . 3 y i š ; 7 4 τας == 105 105 


| 2 Melioracje tak ; 一 一 1 996 1 996 


BOZ ο 


Pozi. 


Ἔσο 5. 
ῬοΖ; κ 


Rozdz. 1. 
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Zakup: 2 ciągników, 22 przyczep kłonicowych i 15 wozów konnych. 


Gdańska Dyrekcja Lasów Państwowych. 


Remont urządzeń stawowych w nadleśnietie Kwidzyń. 


E N I 
Budowa hali rybnej w Gdyni παμπ τα. 9 000 tys. zł 
$ magazynu śledziowego w Gdyni == £ 10 000 mE 
a wyciągu kutrów — Władysławowo 一 es ΠΠ}... s 
Komasacja stoczni rybackich . 3 Š = » 15000 25% 
Budowa fabryki mączki rybnej š : = K 1000 , . 
Samochody „DALMOR“ . : ].000 e 
Warsztat impregnacji sieci „DALMOR* è 5 10008. = 
Maszyny do warsztatów mechnicznych w Gdyni 一 „DALMOR" 160001 ΤΝ 
Budowa magazynu w Gdyni — „DALMOR* : UWE ο τν 
s fabryki beczek i skrzyń - — „ARKA“ ἑ 140003 W 
= orzetworów rybnych — „ŁAWICA“ ; 109025 PA 
Dokończenie budowy wędzarni — „JEDNOŚĆ RYBACKA“ που. 
Budowa solarni i wedza-ni — „ŁOSCŚ* . . ΠΜ ο p 
Wyposazenia fabryki beczek — Gdañsk — „DALMOR* 1000 , 4 
Budowa tartaku w Wejherowie. 
Odbudowa tartaku w Kaliskach. 
5 tartaków: w Czersku 4203 » 
w Pleniewie MOL 
w Sadlinkach 1219 +$ 
w Ryjewie 1947. E Ἢν 
w Elblągu 883 stow 
Rozbudowa beczkarni i parkieciarni w Wejherowie. 
. Budowa sieci telefonicznej — Osie . 165 4 a 
> = η — Dąbrowa , ΠΤ". w 
Gdańsk — rozbudowa warsztatów, budowa magazynów, ogrodzenia i elektryfikacja. 
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PRE Środki MT 


Określenie inwestora lub inwestycyj skarbowy NEM własne 


Rozdzi: 1 
Paragraf 
Pozycja 


Dział 


w tysiącach złotych 


= 1 996 1 996 


N 


Renowacje 


13 Eksploatacja torfowisk 2 é Σ $ > 1 850 一 1 850 
TW Zakup maszyn do eksploatacji torfu 
6 Budownictwo wiejskie 

ΠΠ Osady είπε... ο τα. 5 196 5 196 


Odbudowa . : : 4 : : > z = 653 653 


t> 


3 | Renowacje . a Ε š Ρ g ° : ΤῊ | + 4 543 4 543 


7 Inwestycje specjalne . Ą 3 A . 8 = = 2 414 2414 


PILE Budownictwo socjalne 


| 1 Świetlice 
„PAGED“ - — 3 382 3 382 


1 | Przemysł pomocniczy . 3 3 A 5 © | - =. 1 200 1 200 


1 | Maszyny do obróbki drewna 
2 | Komunikacja 

1 | _ Bocznice kolejowe 
- Renowacje 


3 Budownictwo handlowe i transportowe 


το 


Elektryfikacja sktadów i placów 


1| Nowe inwestycje . 


2 | Renowacje 一 288 288 


Część 24. Spółdzielczość | 171 459 90 24! 261 700 


1 Spółdzielczość bez „Samopomocy Chłopskiej" | 140 204 59 259 229 163 


BN Produkcja „Społem' . -一 23 750 23 750 
1 Młyny . ; A í 3 3 7 A 5 == πα 17 000 17 000 


| 2 Odbudowa . 7 : s z : : a = — 10 000 10 000 


3] Renowacje = 7 000 7 000 


4 Olejarnie, octownie, fabryki musztardy . - a 2 000 2 000 


2 | Renowacje . ; á ; z 2 š x . — 2 000 2 000 
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ο ο Urzadzenia melioracyjne w gospodarstwach stawowych: Czersk, δρομο Uroża 
i Wysoki Młyn . ; Š a 304 tys. zł 
Wawrzynowo, Skrzeszewo, Kartuzy, Przewodnik i Drewniaczki ; , a 9 1692 ;. n 
δε, Zakup kompletów maszyn do wyrobu torfu opałowego. 
ΠΝ τν Swietlica przy tartaku w Pucku. 
Gj Gl Zakup obrabiarek dla Oddziałów: Gdynia, Gdańsk, Sopot, Wrzeszcz. 


Poz. 2. Remont bocznicy dla oddziału Gdańsk—Gdynia. 


Poz. 1. Elektryfikacja szopy konserwacyjnej Gdańsk—Gdynia. 


Poz. 2. Założenie linii elektryfikacyjnej i instalacji elektrycznych w zabudowaniach i na 
placu składowym Oddziału Gdańsk—Gdynia 


Poz. 2. Puck — Zamkowa 6 — odbudowa magazynu : j ; > 1500 Pos 
Sopot — 3 Maja 51/55 — odbudowa budynku ; $ ; N a ἑ : 3000 P, 383 
Lębork 一 Zamkowa 1 一 odbudowa magazynu . 4 ` . ; ορ 
Malbork — Sokola 1 — odbudowa budynku . : : : ; ? : : : 00)... 
Elbląg — Łęczycka 63 一 odbudowa magazynu . ; A : : : : 1000 Ἡ 
Poz. 3. Wrzeszcz — Słowackiego 78 一 rem. bud. mech. 4 ; : : 80005 w 
Nowystaw — Stalina 23, R. Košciuszki 14 — remont budynku : : : Προς. 
Elblag — Traugutta 47 — remont dachów i RZECZNA turbiny . : ' 100 , » 
Gdañsk — Tartaczna 1/4 — remonty, budowa : ; ; 3 Ë ; ç 00. 
Oliwa — Grunwaldzka 533 一 remont młyna $ : A ; > . ; 100 κ υ 


Poz. 2. Gdańsk 一 Toruńska 10 一 remont pomieszczenia fabrycznego i magazynu. 
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| 
| mó Środki 


Razem 


Określenie inwestora lub inwestycyj ck aANT bankowy | własne 


Dział 
Rozdział 


w tysiącach złotych 


— >= 4 750 4 750 
F = 4750 4750 


8 | Fabryki cukrów i czekolady 


2 Renowacje 


Produkcji Spółdzielni Pracy — 720 = 720 


| 2 Przemysł metalowy i elektryczny 720 


2 Renowacje 720 


3 | Produkcja innych Spółdzielni 9 784 1 013 10 797 


Piekarnie 589 


2 | Renowacje 589 


2 Masarnie 2 000 


1 Nowe inwestycje . 2 000 


1 800 


11 Wędzarnie ryb . : y : 2 . z w 1 800 4 
zpw odbudował ον 94788, a - Ξ 1 st LÀ 1 800 
| |12 Solarnie ryb : 5 ὦ : : ° g = 至 5 500 z 5 500 
| 1 Nowe inwestycje . A 7 ° p = 5 500 ER 5 500 
| em sh "y. 
| 


13 Wytwórnia wód gazowych z 


1| Nowe inwestycje . 600 
14 Rozlewnia piwa i octu 308 
; 1 Nowe inwestycje . 308 


78 400 


Pat: Sktady i magazyny 78 400 


78 400 


4 | Obrot Towarowy „Społem“ 
13 Renowacje 


| 89 500 11 296 100 796 


6 Obrot towarowy innych Spółdzielni 


1 Magazyny - 12 750 8 246 20 996 


1 Nowe inwestycje . = 5 300 8 000 13 300 


一 5750 246 5 996 


| 2 Odbudowa 


τας 1 700 — 1 700 


| 3 Renowacje 


τς Skup zwierzat 750 


2 | Odbudowa 750 
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Lu w. — a T u ñ 


παν σι ο στη ο δι κ 11ο δια 8 


Poz. 2, Gdańsk — Fabryka Nr 1 i 2 — uruchomienie windy towarowej i różne remonty 


Poz. 2. Spółdzielnia Pracy „Zamek“ — Gdańsk 


Poz. 2. Spółdzielnia Spoż. Zw. Zaw. Prac. Komunikacji Morskiej „Kotwica“ 一 Gdańsk, 
Nowy Port 


Poz. 1. Gdańska Spółdzielnia Spożywców — Gdańsk 


Poz. 2. Spółdzielnia Rybacko-Przetwórcza „Rybak* — Gdańsk 


4000 tys. zł 


Poz. 1. Spółdzielnia Przem.-Handlowa „Łosoś“ w Gdyni πο 
” ” 


Powsz. Spótdzielnia Rybacko-Handlowa w Leborku 


Poz. 1. Gdańska Spółdz, Spoż. 一 Wrzeszcz A 


Poz. 3. Gdynia — Port . ? ; ? : A 1 3 i 5 " : z A 5 3000 „ » 
Tczew — Stalina 7 A 5 2 E a . a 4 : A : 4000 , » 
Wejherowo — Sobieskiego 241 . ΠΕΠ, mow 


εμας ος sk 4 EJ e --ν ων 2-24 24000 „ » 
O PA ναντ...: ων ὑπ, 


18000 , , 
201000), ᾗ- 
4000 „ , 


Elbląg — Słoneczna 2/3 ' 3 
Gdańsk 一 na Stępce, Kliniczna 2a . 
Gdańsk 一 Kłodno, + b Nr. 314 
Sztum — Młyńska 2 . 


1300 , » 
9 000 n n 
3000 pn 


Poz. 1. Spółdzielnia Powiatowa Rolniczo-Handlowa w Wejherowie pow. morski 
Centrala Gospodarcza Spółdz. Ogrodniczych 一 Oddział Gdyni ᾽ 
Gdańska Spółdz. Ogrodnicza w Gdañsku-Wrzeszczu o 


Poz. 2. Spółdzielnia Spożywców Zw. Zaw. Pracowników Administracji Morskiej „Ko- 
twica' — Gdańsk : à h A δ 2846 ,, >, 
Spółdzielnia Robotn. Spoż. ` „Jedność” — Gdańsk — Pruszcz . : š : Ρ 3150098 


Poz. 3. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Elblągu, woj. Gdańsk 


Poz, 2. Spółdzielnia Hodowlano-Mięsna „Gdański Becon“ 


Poz. 1. Gdańska Spółdzielnia Spoż. Gdańsk-Wrzeszcz | 


m | 55 
Gç “G α 
z R b Ῥ' Okrešlenie inwestora lub inwestycyj 
slSls/|S 
R|G|MB|B 
7 Zakup sieci rybackich 
8 Urządzenia transportowe i komunikacyjne 
1 Nowe inwestycje . 
9 Budowa sklepów . 
1 Nowe inwestycje . 
l 
10 Domy towarowe . 
8 Inne inwestycje Spółdzielni 
4 Spółdzielnie Wydawnicze 
2 Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska“ 
1 Przemysł Rolny 
1 Młyny 
1 Odbudowa 
2 Przemysł pomocniczy . 
1 Cegielnie 
Ji Odbudowa 
2 Betoniarnie 
2 Odbudowa . , A 
7 Stolarnie 
2 Odbudowa 
9 Kopalnie torfu 
1 Inwestycje nowe . 
3 Zagospodarowanie resztówek 
6 Warzywnictwo przyspieszone 
2 Odbudowa 
7 Zakup inwentarza żywego . 
1 Inwestycje nowe . 
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Kredyt Ἶ 
as A n gE Srodki Razem 
skarbowy bankowy własne 
w tysiącach złotych 
一 - 5000 = 5 000 
一 一 9 000 9 000 
= 9 000 = 9000 
= 32 000 3 050 35 050 
32 000 3 050 35 050 
= 30 000 = 30 000 
— 15 000 = 15 000 
= 15 000 = 15 000 
31255 982 32 237 
=- 1 350 100 1 450 
= 一 | 1 350 100 1 450 
= | 1 350 109 1 450 
-- 12 300 = 12 300 
一 4 000 == 4 000 
一 - 4 000 = 4 000 
— 1500 | . 1 500 
== 1500 1 500 
Ja 1 800 == 1 800 
= 1 800 = 1 800 
= 5 000 = 5 000 
= 5 000 5 000 
_ 1 800 332 „AŚ 
700 332 1 032 
700 332 1 032 
== 1 100 = 1 100 
1 100 -- 1 100 
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Sa zk Związek Gospodarczy Spółdzielni Rybackich w .Gdyni 


Poz. 1. Spółdzielnia „Łosoś“ w Gdyni . 2 4000 tys. zł 
Zw. Gospod. Spółdz. Rybackich w Gdyni na zakup samochodów ciężarowych dla 
obsługi wędzarni i rynku zbytu d : : 9000. a ta 


Poz. 1. Centrala Gospodarcza Spółdz. Rybackich 一 Gdynia — Na urządzenie lodówek 
i basenów w 900 sklepach spożywczych i branżowych 8 , ; k 20 000 
Gdańska Spółdzielnia Spożywców 一 Gdańsk — sklep nabiałowy 3 3 τ ὃ 1150 
Gdańska Spółdzielnia Spożywców . ' - 89900 
Centrala Gospodarcza Spółdz. Rybackich w Gdyni 一 „urządzenie lodówek i base- 
nów w sklepach ogólnych i branżowych i a 10 000 


§ 10. Domy towarowe 


w o» » W Kościerzynie — odbudowa młyna w Kulemłyn u Ë z ; : 300 
w » » Szemudzie — odbudowa młyna w Smarzyno . : : 9 a 150 
w » » W Wejherowie — odbudowa młyna w Młyńskiej Redzie : : Ξ f 350 


Poz. 1. Sp. Bud. Wiejskiego Gdańsk — odbudowa cegielni w Gołębiowie 


Poz. 2. Sp. Bud. Wiejsk. Gdańsk — odbudowa betoniarni w Sobieszowie 


Poz. 2. Sp. Bud. Wiejskiego w Gdańsku — odbudowa suszarni dla stolarni w Gdańsku. 
ul. Partyzantów 59 


Poz. 1. Sp. 5. Ch. w Wejherowie 一 urządzenie kopalni torfu i > ᾿ a : Ρ 1 000 
» » W Kościerzynie — urządzenie kopalni torfu N R A 4 A , 1 000 
Woj. Sp. S. Ch. w Gdańsku — urządzenie kopalni torfu . A À : : A 3 000 


Poz. 2. Sp. S. Ch. w Leśnej Jani — remont 2 szklarni 


Poz. 1. Sp. S. Ch. w Leśnej Jani — zakup inwentarza dla resztówki Rynkówka 


δ 4. „Książka i Prasa“ - 
Poz. 1. Sp. S. Chł. w Oliwie — odbudowa młyna . a RACZ SAWA, 650 
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"P T ἘΠΕ Srodki oa 
x Š 5 5 Określenie inwestora lub inwestycyj skarbowy | bankowy własne 
A m 名 G w tysiącach złotych Ἢ 
4 Obrót Towarowy | 9 060 550 9610 
3 Budynki handlowe . : " 9 : : 一 9 060 550 9610 
2 Odbudowa . 5 š A ` 5 9 060 550 9610 
5 Usługi na rzecz wsi . š A A ą z — 6 745 一 6 745 
1 Magazyny zbożowe . : a : Ý N 一 1 300 一 1 300 
1 Inwestycje nowe . : A ś : 3 b — 1 300 一 1300 
8 Środki transportowe . 4 a : ο. Aż 5 445 = 5 445 
1 Inwestycje nowe . P [ d ὁ š Š -- 5 445 — 5 445 
| 
|| 
| | Część 25. Izby . Przemysłowo - Handlowe 
i Izby Rzemieślnicze M AT. te; 3.000 59 618 43 185 112 503 
l | | Izby Przemysłowo - Handlowe . š ° a = 54 113 41110 95 283 
l Przemysł metalowy . 4 : > : A 3 000 1 600 4 600 
1 x Nowe inwestycje . : 3 3 f ç 3 000 1 600 4 600 
2 Przemysł chemiczny . ' à 7 s A = 8 200 6 725 14 925 
1 Nowe inwestycje. . . . . - 4 900 3 150 8 050 
ιο ο e wizy, + APIC E 2 300 2275 4575 
3 | Renowacje . ek κο utu. RÓ = 1 000 1 300 2 300 
3 | Przemysł spożywczy . : δ R 4 - 37 300 25 085 62 385 
1 | Nowe inwestycje . š 5 : d 5 i - 36 900 25 085 61 985 
3 Renowacje . ο 1 : c š l 8 — 400 - 400 
4 Przemysł drzewny 3 - ` A r a — | 3 000 2 000 5 000 
1 Nowe inwestycje . ο ° k 5 a y — 3 000 2 000 5 000 
6 Przemysł papierniczy Š f ' j 800 50 850 
1 Nowe inwestycje . - : : : ; 5 3 800 50 850 
8 Przemysł mineralny . ' a : 4 A | 873 650 1 523 
2 odbudowa y Ara e Ns). „ | 873 650 1523 
10 Przemysł transportowy 3 J 5 ? j | 1 000 5 000 6 000 
| 1 Noweśinwestycjie ν.... ' I 4. š 1 000 5 000 6000 
2 | Związek Izb Rzemieślniczych . . 3 ς 5 445 1 775 7 220 
1 Grupa metalowa . : r Ë : 3 = 1 980 650 2 630 
let Nówe inwestycje + τ: a Ana 332 115 447 
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Poz. 2. Sp. S. Ch. w Gdańsku — odbudowa budynk ów 


[αἱ 


w Lešnej Jani — odbudowa 3 budynków 


w on w» W Oliwie — remont 3 budynków . 


Poz. 1. Gm. Sp. S. Chł. w Zblewie 一 budowa magazynu 


Poz. 1. Gm. Sp. S. Chl. w Leśnej Jamie — kupno samochodu 


" ”. π » 


w Krokowej — kupno samochodu : 
w Chmielnie 一 kupno samochodu . za | 
w Skurczu — kupno samochodu 

w Łebczu — kupno samochodu 

w Parelowie — kupno samochodu 

w Sierakowicach — kupno samochodu 

w Chweszczynie — kupno samochodu 


woj. Sp. „Torf“ w Gdańsku . . . 


8 000 tys. 


710 
900 


345 
500 
400 
300 
300 
500 
800 
500 
1 800 
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Pw” Środki 


własne 


Określenie inwestora lub inwestycyj 


skarbowy | bankowy 


Paragraf 
Pozycja 


Dział 
Rozdział 


w tysiącach złotych 


2 | Odbudowa . : a ; 3 7 " ' 891 300 1191 


3 Renowacje . ; 7 y T 7 ñ που 235 992 


2 Grupa drzewna . A k 5 5 Ç ἡ 一 990 300 1 290 
1 Nowe inwestycje . J a 7 ο z ; 一 74 25 99 


2 Odbudowa . x a ή : 3 A A 一 495 150 645 


3 Grupa spożywcza 4 š À ' 4 í 一 - 495 175 670 


1 Nowe inwestycje . : ; : ; A 8 一 - 50 20 70 


x 3 Renowacje . " a ; 5 ; Š Ź 一 - 421 125 546 
| ! 

2 Odbudowa . 6 : : : > E 5 --- | 173 60 239 

3 Renowacje . : : ; 3 ; z ν 一 - 272 95 367 

| 4 Grupa budowlana Š ; ; : ; a — ` 495 150 645 

1 Nowe inwestycje . 5 : Ç w Ę i — 50 5 55 

2 Odbudowa . : : ; ; " : τ 一 222 65 287 

3 Renowariegłcij==".".1 ΑΣ... L= 223 80 303 


5 Grupa włókiennicza . à s : : : 一 495 150 645 


f 1 Nowe inwestycje . ë z : 5 ; ? 40 15 55 


2 Odbudowa . š : : ; 5 5 : 一 202 70 272 


3 Renowacje . : : ° : k 2 ? 253 65 318 
1 6 Grupa skórzana . ; k ; ; ; 3 — 495 150 645 
1 Nowe inwestycje . ę 3 : ; 3 é — 64 23 87 
2 Odbudowa . > : š 3 š ; ο 一 273 92 365 
3 Renowacje . 4 3 ; A τ š ś = 158 35 193 


7 Rzemiosła różne 2 : : , ὖ š 一 - 495 200 695 


1 Nowe inwestycje . ` ; ` Š : 2 == 64 20 84 


DH Odbudowa . 4 : : ; i : 5 SĘ 198 90 288 

3 Renowacje . à ° 2 ; : : a za 233 90 323 
3 Naukowe Instytuty Rzemieślnicze . ° 4 9 000 一 1 000 10 000 
2 Odbudowa . ; } : : : ; A 9 000 = 1 000 10 000 


| 
3 Instytut w Gdańsku . ; : a Š : 9 000 | -一 1 000 10 000 


WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 
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